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Exmo. SR. MinISTRO. | : 


A observação de certos factos consummados traz ensinamento que 
não deve ser desprezado pela prudencia, e como, no que concerne ao 


“serviço de abastecimento d'agua ao Districto Federal, verificou-se no 


anno de 1914, motivo deste relatorio, um prazo de tempo muito 
instructivo, susceptivel de reproducção, prenhe de difíiculdades 
para a população que reclamava e para a Repartição que, de 
vendo attender, afim de minorar-lhe os sofrimentos oriundos da 
escassez d'agua, não o podia, entretanto, fazer, por não dispôr da 


“ mesma, c isto em um longo periodo de estiagem de 136 dias (de 6 de 


Maio a 18 de Setembro), por tal ficou praticamente demonstrado não 
serem phantasias as affirmativas que venho fazendo, desde tempos, 
junto ao Governo, de que urge se providencie no sentido de dar-se 
áquelle abastecimento solução definitiva que garanta as linhas addu- 
ctoras existentes e as que devem ser assentes, com volume liquido per- 
manente e sufficiente para acudir aos seus actuaes consumidores é 
aos que se lhes accrescerem em futuro razoavel. 

O citado periodo, em que as descargas dos mananciaes captados 


- chegaram a reduzir-se de 55º/o, foi por demais singular para que não 


ficasse esquecido pela Repartição, que,.no intuito de assignalal-o, o 
descreveu, em momento opportuno, por escripto que reproduzo 
textualmente : 


PENURIA DE AGUA POTAVEL | 


is 
6 pe maio DE 1914 A 18 pe serempro pe 19144 


« Nenhum titulo mais suggestivo do que o acima exarado póde ser 
encontrado para caracterizar a situação precaria a que ficou reduzido 
o abastecimento d'agua, potavel ao Districto Federal, no periodo de 
tempo decorrido de 6 de Maio a 18 de Setembro do corrente anno de 


“4944, porquanto, neste prazo, excepção feita a chuviscos de menor 


importancia, verificados nos dias 28 de Julho, 17, 20, 21, 25 e 30 de 
Agosto, 10e 12 de Setembro, nenhuma precipitação meteorica, apsa de 


Iv 


concorrer para a mantença da pujança dos mananciaes canalizados € 
muito menos para robustecel-os, occorreu, de onde o seu depaupe- 
ramento progressivo e assustador. ” á 


« Em 4 de Julho, excepção feita do rio da Prata do Mendanha, que 
ainda possuia sobras, cessaram as dos demais mananciaes captados, 
cujo volume total se reduziu, no dia 8 de Setembro, ao minimo de 
112.451.516 litros, produzidos pelas seguintes contribuições, nas 
24 horas : 


Litros 
E: 'PBATO. co +.» DRA atende ue ms ani SÍRIA 2 24.000.000 
Ouro-Santo Antonio (reforçados pelas cachoei- 
ra Sabinô e Bua Vista).................. 18.000.000 
BaPraÃo O sta dead sure Dvs no ni mia 18.000.000 
p CL AOS IR RR ESA RT 22.112.880 
Mantiquira........ opionç po AR 19.200,000 
Gusratiba, e... ccss een DR PR cia as 279.000 E 
RARA Ronco nas so aviveções é 1.240.000 | 
Piraquara... ..s.csessenre crescesse cros E: 28.800 
COREIA RE epa Edo ento Ri e a a 4.120.000 
BRO Grandes densas qua aaa sad Rh > Pts 1.724.000 
RE no dart es au só cana e EA o 550.000 
É GRE DT A e e PIER AP PT RO à 47.000 
Madame Rouche......... DDR SIRER 68 ano 43.000 
Covanca....... DN =>» > Eee ag 2 A do a SO 377.000 
Mifalip sas is tas 7. NPR ei, O A 400.000 
MBPS: cem ra gb es >> nt ERC uso» + 2.549,600 | 
E SA pio = rei cio sao due Se É a 217.930 
Andarahy .2eesesescossensrrsoseroo figar 135.000 
TrapiBRBiPos socos es cessa ninhenee + 410.000 
CONEDE SS, 0. co os Dida eae 5 5 429.600 
Lagoinha...... E, Pp ao 4 Edge 56.100 
E ORUDO are o sia = meigo. e: CAs ACE va riso oi 10.500 
Caboclas ..... REC or seara eníio 7.000 
Silvestre e Morro do Ioglez........cecsee.. 65.000 
MR OUDRE  es e pa miar doi posa ei E a EPT pr 1.393.632 
CADOÇO. snes enmaro suerte na REA es dns 355.474 
112.451.516 


« E'-bem de ver que, a par do decrescimo dos volumes agua, 
grandes trechos das canalizações, os das origens, passarem a trabalhar 
como calhas, com consequente diminuição de pressão, acompanhada 
dos característicos inconvenientes pela mesma determinados. 


« Em tão angustiosa situação, não houve meio de prover ás néces- 
sidades da população; senão recorrendo ao fornecimento periodico que, 


da cidade servida pelo reservatorio do Pedregulho ; 


chegou a reduzir-me ao tempo de quatro horas diarias para toda a zona 
em resumo, o vo- 
lume d'agua distribuido, que, em 6 de Maio, foi de 250.310.047 litros, 


conforme se deduz da somma aaa contribuições infra : 


: á Litros 
Soibodro apso se RS Rca Ed 43.680.000 
Ouro-Santo Antonio (reforçados pelas cachoei- 

- ras Sabino o Boa Vista)... RR A Ç 34.857.900 
.- Barrelão..... - Poa A PGR E QU 38.871.000 
RREO pu rá Seia a OE TA E 49.822,600 
Mantiquira............ e A .. 39.600.000 
CNRERE O A dao dm sue maia sia é Dale ava Era fadá 76.000 
E Ro RR o rei Laio e se 1.240.000 
Pixdquaras o... es elo SRA a a 770.000 
DI eua) PURE JRR RS 4.850.000 
PORREIRO is kra lota e en ae aÃ d Dé SENTE e 4: 945.000 
Ciganbss pm sensei» TRA SAR cleo er 3:280.000 
ERES MOSS demos cos uai EPIC Ie E ra 745.000 
Madame Rouche....... náo al essersa E nica 130.000 
Civatica. de aposcisias ais e Na DE 1.439.000 
ireqi io A pp So o SOR 400.000 
Maracanã........cescecencecreersres pedena 9.087.790 
ME JOÃO canso e TES a EN CONOR Ca 4.577.600 
MARA BA od. = oe mm pa le 6 pars cata 855.940 
Ira piShGInDS ss ss scam oa DER Pr RE 1.780.000 
Ta e e bo PRO RPE AD RR R 3.200.000 
CETGNITO Se qe pe DO PERA ESPN PRE 515,100 
Pista ci o PB ia pera Shiro a er Dae 71.400 
Uaboclas..... RO, x pub nie EA had ta OS E 29.200 
Silvestre e Morro do Inglez............: a dé 340.000 
Macaco. ...... Ed GA AS SON 6.577.200 
UN ESEC rir re O SEN TES CPE PIE ATO, 47 
250.310.047 


abaixando ao minimo, acima assignalado, 112.451. 
- cia-se ter havido sobre aquelle uma reducção que attingiu a 55 2/9; 
» É na distribuição diariamente feita á população do Districto Federal. 

; “«A Repartição de Aguas e Obras Publicas, aproveitando a oppor- 
“tunidade de tão prolongada. estiagem, não se descuidou de mandar 
captados, mas que 
Capital, colhendo 
“ de tal trabalho os dados seguintes, relativos ao periodo de 24 horas: 


proceder a medições nos cursos d'agua ainda não 
o podem e devem ser, nas proximidades da nossa 


- 


% 


516 litros, eviden- 


TINGUÁ-ASSU” 
MEDIÇÕES FEITAS NOS DIAS 28, 29,30 € 31 DE JULHO DE 1914 


Junto ao kilometro 78 da E. de F. Central do Brasil.. 
MURIQUY 
Idem idem 86 da E. F. Central do Brasil..........c.... 


CORREGO RAYMUNDO (afluente do Muriquy) 


No kilometro 84 da E. F. Central do Brasil...........« 


RIO FAZENDA OU CATUMBY 


No kilometro 88 da E. F. Central do DERSIS age carona 


CORREGO MANOEL PINTO 


DIO PE a PAR RR E E 


RIO SAHY 


idam 94 da Ei F. Central do Brasil. ,......cccsvesos. 


BACIA DO RIO DA PRATA DO CABÚÇU' 
MEDIÇÕES FEITAS EM 14 DE AGOSTO DE 1914 


RONDA A sen asno gs naiis 0» 


RIO SANT'ANNA 


Medição feita em 26 do Agosto de 494...... o E 
RIO-OURO 
MEDIÇÕES FEITAS EM 16 DE AGOSTO DE 1914 
(ON a PR 7 PIRES = pi RARE EPA ERA so 
ARE RENOR O o ota mp ont eia Facas dio a ap aa a Sl 


BACIA DO XEREM 
MEDIÇÕES FEITAS EM 10 DE AGOSTO DE 1914 
Manoel Motta. ......s. 


DEDOS SO raios Enio a pie ne... ousa nacas uu. 
DIOR PS LE BS nato sis ca doa o MO a SOS e SUMA a o E 


Litros 


8.596.000 


3.200.000 


285.120 


5.088.960 


639.360 


11.802.240 


2.380.100 
1,432,500 


59.765.000 


720.000 


800.000 . 


268.000 


Ay 


* MEDIÇÃO FEITA EM 22 DE AGOSTO DE 1914 


“ Litros 

BoTpoLaa a Sun ante sta PANA reinado RE aaa 4 SACA TOO 

i ke ) 

BACIA DO MANTIQUIRA 
MEDIÇÕES FEITAS EM 28 | DE AGOSTO DE 1914 
Corregos: 

Aria Ee qua Merda toe a atire tava E pf et é 1.270.000 
GUEDPA: sais cento ré Pero aerea PA np e Nr 1.270.500 


MEDIÇÃO FEITA EM 140 DE AGOSTO DE 194 
California. .............. Ra EA Ta To Sa ERA 1.542.000 


AGUAS DE INFILTRAÇÃO DAS CACHOEIRAS FAZENDA, 
. MEIO E RIBEIRO 


MEDIÇÃO FEITA EM 28 DE JULHO DE 1914 


— A 500 metros de distancia da caixa de quebra de carga do 


“ Mantiquira. Bico Rs re E DE Sera RE ra E poa 1.800.000 
RIO MATTO GROSSO 
MEDIÇÕES FEITAS NO DIA 11 DE JULHO DE 19144 
ARTS AT AS PARE Ea e NS mpg Ra aa a 1.600.000 
ADIBRAÇO st .ie à oi E EIA Agir AÉRo eemsesassinivena PRN 1.450.000 
CASCATA GRANDE DA TIJUCA 
MEDIÇÕES FEITAS NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 194 
Infiltração de Maracanã, aguas do Hotei White e do EA 
valle do Cockrane. ......cccrcccccemecreneaness - 5.788.800 
diço vg! eg Po NR SRS GR Edo vd 1114.593.620 


« Do total de 114. 593. 620 litros d'agua destas medições, cabe ao 
Sant'Anna a percentagem de 53 º/,, ficando assim demonstrado dever 
ser elle o primeiro a ser canalizado, como factor preponderante para 
augmento do abastecimento d'agua á Capital, quando houver creditos 
votados para tanto fazer. 

« Esgotado orecurso de aproveitamento das PR os acima 
indicadas, dos cursos de agua ainda não captados c o das accu- 
mulações por açudagem, entre as quaes figurará a das aguas da 
Cascata Grande da Tijuca, com estudos já feitos e demonstrativos de 


“que, por obra relativamente pouco custosa, poder-se-hão armazenar 


156.000 metros cubicos, não ha mais para que appellar, praticamente, 
senão para a utilização do volume, approximadamente de 900.000 
metros cubicos diarios, d'aguas que, após accionarem as turbinas da 
« The Rio de Janeiro Tramway, Lightand Power Co., Ltd», seguem 
“o seu curso natural, procurando o oceano sem mais aproveitamento. 


e ss". 


« À idéa de captação de tão grande contingente trazido do rio 
Pirahy e do Ribeirão das Lages, accumulado no vasto lago creado 
pelos trabalhos da « Light and Power », onde se decanta, antes de passar 
ás turbinas à mesma pertencentes, e que, agitando as aguas, as 0xy- 
gena, por isto que as enriquece de ar, é suggerida pela actual 
administração, com a resalva de ser o liquido submettido previamente 
às analyses chimicas e microbiologicas, indispensaveis ao julgamento 
de seu grão de potabilidade. 

«Si estas lhe forem favoraveis, o seu volume total, 900.000 
metros cubicos, sommado ao minimo já canalizado, 112.451m3,516, 
e não aproveitado, 111.593m3,620, acima assignalados, levará, na 
hypothese de reproducção de secca tão prolongada quanto aquella que 
acabamos de atravessar, a contribuição diaria a 1,124,045mº 136 que, 
na base de 300 litros por individuo, permitirá servir a uma população 
de 3.746.684 habitantes. 

« Convem, entretanto, observar que as contribuições do Pirahy e 
Ribeirão das Lages terão de ser elevadas por meio de bombas, de cerca 
de 80 metros, visto que o ponto em que poderão ser ellas recebidas para 
a necessaria decantação, em reservatorios adrede preparados, é de 
cóta baixa, comprehendida entre 80 e 90 metros, insuficiente para um 
bom serviço; a energia electrica para a movimentação daquelles meca- 
nismos será facilmente obtida da « Light and Power ». 

«A publicação desta noticia visa documentar, por escripto, ter 
existido um periodo de tempo, que se póde reproduzir, e no qual as 
apprehensões motivadas pela escassez de um elemento essencial 4 
vida se tornaram torturantes para a Repartição incumbida de o distri- 
buir, e para os consumidores que deverão achar-se agora convencidos 
da urgente necessidade de se pôr em pratica os alvitres acima sugge- 
ridos, porquanto, executados taes trabalhos, ter-se-ha apparelhado o 
Districto Federal de modo a que o seu serviço de abastecimento d'agua 
potavel não continue subordinado aos caprichos da natureza com chu- 
vas abundantes ou escassas. 

«Si desta noticia poderão espiritos menos reflectidos “concluir 
em absoluto ter sido parco em chuvas o anno de 1914, outro tanto 
não acontecerá aos que tiverem sob suas vistas os quadros de registros 
daquellas precipitações meteoricas nos periodos de tempo anterior « 
posterior áquelle a que se refere a descripção supra. E, de facto, 
Sr. Ministro, do exame de taes quadros verifica-se que, na vasta região 
de serras florestadas, notae bem, florestadas, situadas no Estado do 
Rio de Janeiro, e da qual emanam os mananciaes alimentadores das 


cinco grandes saio do nosso abastecimento, cahiram chuvas que 
alcançaram a altúra média de 4m 465 que produziram um excedente 
Paguas não aproveitadas (sobras) que, medidas, attingiram o volume 
respeitavel de 61.847.141.000 litros. Fosse essa massa d'agua, que 
se escoou em pura perda, armazenada convenientemente, e ter-sé-hia 
enfrentado com galhardia o periodo de provações duras a que me 
referi, porquanto aquelle volume de 61.847.141.000 litros, acceita 
a base de distribuição diaria de 250.000 .000, na hypothese exagerada 
de seccarem por completo os citados mananciaes, permittiria prover ao 
abastecimento abundante da nossa Capital durante 247 dias. 

« Nas regiões do Districto Federal, tão proximas entretanto ás supra- 


mencionadas do Estado do Rio de Janeiro, e nas quaes têm nascente 


os mananciaes chamados circumvizinhos : rios Engenho Novo, Prata 
do Mendanha, Piraquara, Camorim, Grande, Tres Rios, Covanca, An- 
“darahy, Maracanã, S. João, Trapicheiro, Lagoinha, Caboclas, Carioca, 
Sylvestre, Cabeça e Macaco, as chuvas em 1914 attingiram apenas 
a altura de 078531, o que deve ser attribuido, entre outras causas, 
ao conjuncto sempre crescente de derribadas e queima de suas matas, 
não para plantio posterior é intelligentemente irrigado, mas para a 
exploração das industrias da lenha e do carvão e, como consequencia, 
“para a produção de vastas superficies desnudadas, nas quaes não se 
póde manter a humidade trazida pelas chuvas e creadora do vapor da 
agua tão indispensavel à formação de nuvens das quaes se originam as 
precipitações meteoricas regulares garantidoras de um bom abaste- 
cimento. 

« E, para que fique bém explanada a influencia benefica das flo- 
restas sobre o regimen das aguas, data venia, transcrevo abaixo o capi- 
tulo XVIII, que, sob o titulo « Da influencia das matas na formação 
das chuvas », se encontra na obra «O Problema do Norte — Sua Solu - 
ção », da lavra do engenheiro Joanny Bouchardet, que, em presença “lo 
que se passa no Brasil, onde reside ha, muitos annos, na mesma 

“yeuniu elementos baseados em dados de sua longa e fina observação 
e principios scientificos incontestaveis : 


Da iniluencia das matas na formação das chuvas 


« Antes de proseguirmos, vamos provar um facto já conhecido, 
cuja explicação, porém, não parece clara aos olhos de muita gente. 
As matas provocam a chuva, dizem os homens da sciencia, e é essa 
falta de matas a causa primordial das seccas: 


o 


Re E! um Te Para provar a realidade da afirmativa basta citar alguma s leis 
alia - phenomenos que se produzem, e immediatamente apparecerá a ver: 


a “mas. sim como tudo quanto faz a natureza que tem por sio tempo ea. a 


=—l tidade absoluta de vapor d' agua que o ar contém, mas sim da tensão 


fa 


uso Eu e observar « o modo de nutrição d das arvores, agua 


>. 


do r; 


ad 


“ deira causa na sua simplicidade, não como uma força desconhecid 


% 


“ continuidade do esforço: uma força pequena na apparencia, mas. 
“ esmagadora nos seus resultados : uma simples differença de densidade. 
n “«O ar é formado de oxygenio, cuja a é de 1,105, ede “ 
- azoto, cuja densidade é de 0,971. ka 
« Elle contém tambem ama certa proporção (=; ms) de acido Car= Dm 
bonico, cuja densidade é de 1,529. d 
« A densidade do gaz ammoniaco é de 0,596 e a do vapor d'agua 
0,623. á 
«Sob a influencia solar as s plantas absorvem o acido carhonioa E b: 
— exhalam o oxygenio. 
«O azoto, combinando-se com a cellulose, provoca a exhalação do 
“gaz ammoniaco. EA P 
« À agua absorvida pelas raizes é evaporada pelas folhas. o 
« Essa absorpção dos gazes mais densos e a exhalação dos gazes 
ammoniacos e sobretudo a grande quantidade de vapor d'agua pro- 
duzem evidentemente no fim de algum tempo o seu efleito, que é tornar 
o ar das matas muito mais leve, especialmente nas horas de maior 
calor. 
« Estudemos agora o phenomeno em si e suas consequencias, mas 
para isso recordemos alguns principios de physica: E 
«4.º O grão de humidade da atmosphera não depende da quan- 


deste vapor. 

« Essa tensão augmenta com o calor e diminue com o frio. 

« Assim 0 ar, que contém quasi sempre mais vapor d'agua no tempo 
de calor que no tempo de frio, torna-se entretanto mais secco naquele 
tempo. 

« Portanto, o ar, quando frio, póde ser muito humido com pouco 
vapor d'agua, e ser entretanto secco com muito vapor d'agua, se a 
temperatura fôr bastante elevada. 

«Como consequencia, aquecendo o ar, não se diminve a quanti- 
dade de vapor d'agua que elle contém, mas afasta-se 0 seu ponto de | 
saturação ; elle torna-se, portanto, mais secco. 

« Inversamente, toda a causa que provoca o resfriamento do ar 
augmenta a sua saturação e, portanto, torna-o mais humido. : 


« Tomemos nota deste facto, e firmemos tambem que, quando o ar 
esfria, não só se veem com muita facilidade o vapor da agua, as nuvens, 
como até o halito dos homens e dos animaes, que não se percebe no 
tempo de calor. 

«2.º À temperatura da atmosphera varia com a altitude ou a al- 
tura vertical acima do nivel do mar. 

« Em geral na zona tropical uma differenca de altitude de 180 a 200 
metros corresponde a um abaixamento de temperatura de um grão; 
na zona temperada basta uma differença de altitude de 150 metros 
para, produzir esta diferença . 


A « Existem diversas causas que podem alterar essa lei do abaixa- 
E. mento da temperatura, taes as proximidades das serras, do mar, Os 
a ventos, etc. 


« 3.º Pela lei de dilatação e compressão dos gazes, sabe-se que a 
"compressão de um gaz origina um certo calor, e inversamente a €X- 
pansão ou dilatação de um gaz produz frio. 


E «O arque se eleva a uma certa altura, sendo menos comprimido 
| do que estava antes, visto como está alliviado do peso da porcão de 
E» atmosphera acima da qual se levantou, tem de dilatar-se ; essa dila- 
E — taçãoé acompanhada de um abaixamento de temperatura e, portanto, 


“elle resfria-se. 

— « Esse resfriamento Pe a sua humidade, e essa humidade 
torna-se visivel : apparecem nuvens. 
Es «Eis, portanto, de uma fórma simples, o papel que as matas repre- 
sentam na formação das chuvas: absorvendo os gazes mais pesados, 
exhalando outros mais leves, e sobretudo lançando na atmosphera 
enorme quantidade de vapor d'agua, que é sugada pelas raizes e 
evaporada pelas folhas, as matas tornam o ar mais leve ; opera-se 
então um movimento ascensional, lento porém continuo. 

« Este ar sobe e é substituido por outro, que, por sua vez, sat 
rando-se de vapor d'agua, acompanha o movimento.. 

« Além da dilatação proveniente do seu movimento ascensional, e 
que só por si origina um abaixamento de temperatura, quanto mais 
elle se eleva penetrando numa zona mais alta, mais se resfria augmen- 
ta-se cada vez mais a sua humidade, a atmosphera satura-se mais € 
“mais, formam-se nuvens, e ahi temos breve a chuva restituindo à 
terra 0 que as arvores della sugaram. 

« Comprehende-se bem que nas serras, onde a temperatura sempre é 
mais baixa, ondé, portanto, o ar está sempre mais saturado de humidade, 
“as chuvas devem ser, c são na realidade, muito mais abundantes . 


eo - E a A 
na Se 4 ; bos PO Rod! CMERNEA 
pre não tirar conclu exagcradas sobre 0 fy 


a) 
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Na 


TOM 


a «Do exposto conclue-se que, para manter uniforme e permanente » 
- 9 fornecimento das actuaes linhas adductoras do nosso abastecimento, 


bas 


En isto é, para libertal-o de oscilações produzidas pelas irregularidades de E 
distribuição das chuvas no correr do anno, se deve : | Pé o F 
e 4º, iniciar, sem mais delongas, estudos das bacias hydrogra- q e! 
EM Phicas já aproveitadas, no intuito de proceder-se á construcção de 


barragens que permittam accumular naquellas as sobras até então 


- desperdicadas; o 


2º, adquirir, a pouco e pouco, a maior superficie possivel de E | 
terrenos do Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro, vertentes 
cat há para a nossa Capital, não só para proteger as matas ainda existentes E 
contra as derribadas e incendios destinados a preparo de carvão, como “e 2a 
tambem as já devastadas, para replantio, de modo a conseguir-se os 
resultados beneficos produzidos pela arborização e assignalados no 
supra transcripto capitulo do Sr. Joanny Bouchardet. 
«Os primeiros trabalhos de açudagem a serem executados, para 
provimento ás grandes adductoras, devem, a meu ver, entender-se 
/€ — comoriosS. Pedro: 


w 


CS 4º, por ser elle o mais pujante e perenne dos nossos mananciaes 

“ | captados ; 

a! q 2º, por apresentar, em sua vasta bacia, as melhores condições 

y —  topographicas para accumulação de maior massa d'agua, com obras 

relativamente pouco custosas : | 

x 3º, porque, tendo este manancial produzido, em 1944, sobras 
representadas por 11.630.670.000 litros, si se verificar poderem ser 


i as mesmas accumuladas, tomadas destas a quota parte necessaria para, 
À ' em periodo de estiagem, restabelecer o seu regimen normal de contri- 
| buição diaria, conseguir-se-ha, refazendo os trabalhos provisorios, ha 
” tempos executados pelo engenheiro Francisco Bicalho, transpôr para a 
Ê 


bacia dos rios Santo Antonio e do Ouro a contribuição de que carecerem 
não só esses dous mananciaes, como ainda, por linha de diametro 
convenientemente estudado, partindo do reservatorio do rio do Quro, - 


”, 


- 


Rs 
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acudir à adductora do Barrelão, por intercommunicação, na estação 
de José Bulhões, e às do Xerem e Mantiquira (4º e 5º linhas), pelo 
mesmo processo, na estação de Belford Roxo. 


« Emprestados que fossem assim ás: 1º linha (S. Pedro), 2º (Ouro- 

Santo Antonio), 3º (Barrelão), 4º (Xerem) e 5º (Mantiquira), cujas 
contribuições diarias se reduziram, em 8 de Setembro de 1914, respe- 
ctivamente, a 24.000.000, 18.000.000, 18.000.000, 22.112.880 e 
19.200.000 litros, os reforços representados por 19.680.000,....... 
16.857.000, 20.871.000, 27.709.120 e 20.400.000 litros que pro- 


duzem o total de-105.517.120, sejam 105.517 metros cubicos, ter-se-hia 


o fornecimento regular garantido para “272 = 40 dias, na 


base de 197.830 metros cubicos, digamos 198.000. 


« Concomitantemente, conviria fossem accumuladas as aguas que 
formam a Cascata Grande da Tijuca, bastante abundantes, por occasião 
de chuvas, para encher uma bacia natural, existente acima da ultima 
“fabrica de papel situada na estrada das Furnas, com a capacidade de 
“455.98573,2392 mediante construcção de uma barragem. 


« Estas aguas conduzidas, pela estrada da Gavea, ao valle do rio 
“Macacos, no Jardim Botanico, seriam recebidas em outro açude, já 
projectado, capaz de conter 927.97773,680, volume este que com o 
supra citado e ainda mais com o do actual reservatorio de Macacos, 
46.646mº 660, perfariam o total de 230.561m3,672, para auxiliar 0 
actual fornecimento precario dos bairros do Jardim Botanico e Gavea e 
permittiriam incrementar o desenvolvimento rapido dos de Ipanema e 
Leblon, este ultimo até agora impossibilitado de ser provido do cha- 
mado precioso liquido, pelos. encanamentos actualmente existentes, por 
isso que suas contribuições mal dão para abastecer aquelles primeiros, 
conforme já. o fiz sentir no prefacio do meu relatorio de 1913. 


« Admittindo-se que de tal reserva (230.861n2,672) fossem reti- 
rados 3.500 metros cubicos nas. 24 horas, ter-se-hião accumulado 
aguas para 66 dias, e em tal periodo de tempo a distribuição diaria 
seria de volume equivalente a 10.249.100 metros cubicos, constituido. 
por aquelles 3.500 metros cubicos, accrescidos das contribuições mini- 
mas: 5.000 metros cubicos, 1.393"º,632 e 3997º,4Tk, a que se redu- 
ziram as descargas da Cascata Grande e rios Macacos e Cabeça, em Se- 
tembro, volume superior ao de 1.749" 106, com que foi então possivel 
acudir ás necessidades da população dos bairros do Jardim Botanico e 
Gavea, 
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« Tal melhoria, motivada pela accumulação dos açudes (Cascata 
Grande e Macacos), ainda mais se accentuará, se fôr levada a cabo a 
captação do rio Sant'Anna, como se verá das considerações que passo a 
fazer sobre o destino a dar a este manancial no nosso abastecimento. 


«Captado que seja o rio Sant'Anna, cuja descarga se verificou 

ser, em 20 de Agosto de 1914, de 59.765 metros cubicos, diga-se, 
arredondando, 60.000 metros cubicos, em cóta approximada de 200 

metros, e canalizadas suas aguas para poço situado a 130 metros sobre 

9 mar, na serra de Misericordia, junto à garganta Juramento, do mesmo 

poderiam descer. ..... 40.000 metros cubicos para um reservatorio, 
em suas proximidades, com destino aos suburbios : Inhaúma, Irajá, ; 
"Penha, Ramos, Olaria, ilha do Governador e região entre S. Francisco 
Xavier e Cascadura, com consequente dispensa dos que, actualmente, 
derivados das cinço linhas geraes, os abastecem, e que iriam para o 
Pedregulho, e os restantes 20.000 metros cubicos, por canalização, | 
adrede preparada, que teria de atravessar o tunel entre Rio Comprido 
e Laranjeiras, despejar-se-hiam em reservatorio a construir-se junto á 
bocca do mesmo, do lado do segundo destes bairros, em valle com 
excellentes disposições topographicas para sua implantação, e do qual 
seriam elevados, por bomba electrica, 8.000 metros cubicos para a 
estrada do Carioca, que lhe fica a cavalleiro, onde penetrariam na cana- 
lização já existente de 07,40, para, por esta, seguir até a caixa d'agua 
do França, que, recebendo, muitas vezes, apenas 2.000 metros 
cubicos do Maracanã, ficaria com este reforço apparelhada para bem 
servir os morros que actualmente, e de modo precario, abastece — 
Santa Thereza, Paula Mattos e Catumby, e ainda com volume bastante 
Para, por nova usina elevatoria, acudir às necessidades do alto das 
ruas Tavares Bastos, Pedro Americo e Conselheiro Pereira da Silva. 


«O volume d'agua, 12.000 metros cubicos, remanescente seria 
encaminhado do reservatorio, junto ao tunnel, pela rua Alice, tra- 
vessa Fernandina, ruas Laranjeiras, Guanabara, Farani, praia de Bo- 


trando na rêde do Jardim Botanico e Gavea, traria a melhoria do ser= 
viço d'agua a estes bairros a que acima alludi e que seria o comple-, 
mento da produzida pela açudagem das aguas da Cascata Grande da 
Tijuca. 

«Vistas devem, outrosim, ser lançadas para a região que se estende 
do Curato de Santa Cruz a Madureira, cujo desenvolvimento accen- 
túa-se de dia para dia, e que, como parte “integrante do Districto 


Federal, é merecedora Er um bom serviço Ea agua potavel. Já em 
relatorios anteriores fiz sentir a necessidade de se providenciar de 
modo a contemplal-a neste particular com mais carinho, e, se para 
tanto conseguir, indiquei então o aproveitamento dos rios Tingu-assú 
Tim-mirim e Muriquy que jazem nas proximidades de Itacurussá, 
venho agora, após melhores observações, suggerir que, ao envez da- 
quelles cursos d'agua, seja captado o rio Mazomba e seus afluentes 
Mandy, Guarda e Santo Ignacio, todos nas immediações de taguahy, 
cujas descargas são capazes de um fornecimento de 15. 000 metros 
cubicos nas 24 horas. 


« Este volume (13.000 metros cubicos), conduzido ao reservatorio 
do Mirante, em Santa Cruz, ahi deixaria a quóta parte necessaria á sua 
população, e 0 remanescente, pela adductora que actualmente o abas- 
tece com aguas do rio da Prata do Mendanha, destinar-se-hia ás locali- 
dades existentes entre o Curato e Santissimo, com dispensa destas aguas 
que, por canalização já existente, e por alguns ramaes a assentar, abas- 
teceriam Realengo, Bangú, Villa Militar, Deodoro e Villa Proletaria. 

« Taes são, Sr. Ministro, os alvitres que suggiro, já para conservar, 
melhorando, o que existe feito em materia de serviço d'agua, já para 
robustecel-o acudindo aos progressos da nossa Capital, cujo cresci- 
mento póde ser aquilatado pelo numero de concessões de goso d'agua 
que attingiu, em 19144, aos elevados algarismos de 3.794 por. pennas 
e 779 por hydrometros, e no sub-sólo da qual foram assentes nada 
menos de 76,871:m 770 de encanamentos. 


« A effectividade da execução dos trabalhos necessarios acima in- 
dicados exigirá dispendio de quantia não pequena, mas que não fi- 
cará sem remuneração, por destinar-se a um departamento de serviço 


publico com existencia financeira propria, parecendo-me que, por, 
creditos limitados e votados annualmente, poder-se-há leval-os a cabo 


em prazo razoavel. EE 

« O fornecimento médio diario de todos os mananciaes nos mezes 
da secca, de Maio a Outubro, inclusive, foi de 496.539.070 litros, ao 
passo que os dos restantes mezes do anno se elevaram, Ra terem cahido 


chuvas regulares, a 236.107.766 litros. 
« No primeiro periodo a média por habitante foi de 196 litros e no 


segundo de 236. 
; « Durante todo anno o volume médio diario foi de 216,323.918 
litros, correspondendo a 2146 litros por habitante, quando em 1913 essa 
média tinha. sido de 222..494.895 ou 222 litros per capita. 


és LA, 


« Alludindo agora, Sr. Ministro, 4 Estrada de Ferro Rio do Ouro, 
poderoso auxiliar do nosso abastecimento d'agua, e de cuja conser- 
vação depende a garantia das grandes canalizações adductoras, direi a 
V. Ex. ser mão o estado de sua via permanente, pois que, 4 vista 
da exiguidade da dotação orçamentaria que lhe é afecta, não é possi- 
vel incumbir 0 trafego de cada kilometro sinão a 1/3 de homem, al- 
garismo ridiculo, bastante para permittir affirmar que, a continuar 
semelhante estado de cousas cessará ' brevemente e por completo 
o seu trafego que já é feito com grande perigo e delongas para 
as quaes concorre tambem a circumstancia de contar cerca de 
40 annos de existencia a quasi totalidade das locomotivas destinadas 
à movimentação dos comboios. E foi para não ser acoimado de desi= 
dioso e responsabilizado por grave acontecimento, qual o de cessação 
de alimentar com agua, regularmente, a nossa Capital, pelo desap- 
parecimento provavel do unico meio de locomoção rapida de que 
dispõe a Repartição para prestar soccorros aos grandes encanamentos 
adductores, que entendi de dirigir ao antecessor de V. Ex. O 
officio n. 18, de 7 de Janeiro de 1914, no qual, entre outros as- 
sumptos de minha administração, tratei da necessidade indeclinavel 


de serem reforçadas as consignações destinadas à E. de F. Rio 
do Ouro. 


«A lei dá à consignação Locomoção (Tracção e Oficinas) a quantia 
de 212:3788 dos quaes 412:3788 para pessoal e 100:0008 para material. 
Dentro desta ultima parcella, o gasto minimo da Estrada, só com combus- 
tivel, é de 90:0008 (cerca de 2.200 toneladas); para lubrificantes, a 
despesa minima é de 10:0008000. Vêdes, portanto, que assim não restará 
quantia alguma para acquisição, nem siquer para a simples conservação 
e os reparos das locomotivas, carros e wagons e demais material rodante, 
faltando para tanto e por completo a materia prima. Forçoso é enfrentar 
o dilema: ou se terá de conservar 0 pessoal, sem trabalho bastante que 
O occupe mas oficinas, ou será necessario dispensar esse pessoal" (que 
se adestrou no serviço, através de uma pratica consecutiva e quotidiana, 
durante muitcs annos), pela ausencia do material indispensavel ao tra- 
balho. Não havendo a conservação imprescindivel do material rodante, 
que, longe de ser superabundante, é, pelo contrario, escasso e muito 
antigo em sua quasi totalidade, o trafego da Estrada terá de ser quasi 
extincto; os accidentes nos encanamentos adductores, uma vez impossivel 
à composição e o movimento dos trens de soccorr: » Não terão o reparo 
indispensavel e immediato e a cidade poderá, assim, chegar à condição 
extrema de não receber agua dos seus mananciaes mais importantes, 
calamidade cuja perspectiva dispensa commentarios.* A propria impor- 
tancia destinada ao pessoal, reduzida, na lei da despesa, a 142:378$, não 


permitte attender-se às menores exigencias dos serviços actuaes, 


to A cienada dd Via permanente e edificios, etc. conta com 479: 2988, 
tendo havido, em relação ao orçamento do anno de 4913; uma raducção 
de 93: 0008, dos quaes, só no pessoal, se reduziram 75:0008000. Entretanto, 

a dotação daquelle . orçamento representa um minimo, abaixo do qual 
a conservação da via permanente, edificios, obras de arte, linhas telo- 
phonicas e telegraphicas da Estrada de Ferro Rio do Ouro é impossivel. 
Basta considerar-se que semelhante conservação era feita, no anno 
de 1913, para toda a extensão da linha ferrea, isto é, para 138 kilometros, 
por 113 trabalhadores, de modo que o numero de homens por kilometro 
não attingiu a unidade, limitando-se a 0,85. Qualquer das linhas ferreas 
de bitola estreita e via singela, mesmo construida em condições technicas 
melhores que as da Rio do Ouro (simples tramway na sua origem, destinado 
então meramente ao serviço de transporte de materiaes para as obras 
do abastecimênto de agua e só mais tarde aberto ao trafego publico, sem 
uma reforma conveniente à modificação de seu destino), exige, por kilo- 
metro, uma quóta de pessoal de conservação muito mais elevada do que 
a citada acima. Em relação ao material, a economia já existente no 
serviço não póde ser mais severa. Em summa, o minimo” indispensavel 
para a consignação a que me venho referindo é a importancia que, no 
anno de 14913, havia sido attribuida 4 mesma consignação no orçamento. 

« Devo levar ao vosso conhecimento que as pontes provisorias do ramal 
do Tinguá, sobretudo as construidas para a travessia dos rios Utum 

e Anna, Felicia, desde muito estão carecendo de reforma completa ou 
substituição radical; de facto, aquellas obras de arte correm imminento 
risco de ruina, já porque têm sido conservadas em serviço por prazo muito 
mais dilatado que o admissivel para as construcções de tal natureza, já 
porque enchentes dos cursos d'agua, a acção do tempo.e outras causas 
inevitaveis têm determinado a deterioração das madeiras empregadas nas 
superstructuras. Continuando o actual estado de cousas, o movimento 
de trens naquelle ramal, que já se faz à velocidade muito reduzida e em 
condições perigosas, terá de ser suspenso.: À administração, que tenho 
“a honra de dirigir, varias vezes procedeu a reparos parciaes naquellas 
obras de arte, mas é claro que semelhantes providencias não bastam para 


a eliminação do risco, devido a grandes causas «que affectam a estabilidade; 


e a resistencia daquellas obras. 4 

« Em resumo, á vista do que deixo exposto, parece-me, Sr. Ministro, 
inadiavel a abertura de um credito, pelo qual esta Repartição possa 
supprir as falhas orçamentarias relativas á Estrada de Ferro Rio do Ouro 
e attender 4 substituição immediata das pontes do ramal do Tinguá . 
Esse credito, na importancia total de 450: a deverá decompór-se em 
tres parcellas, a saber: 
Para reforço da consignação Locomoção, Tracção eOficinas. 430:000$000 
Para reforço da consignação Via permanente, edificios, 

linhas telegraphicas e telephonicas. .... cccerunsareos 95:000$000 
Para substituição de-pontes e reparos em obras de arte 

menores do ramal do Tinguá, .s..cecevececcrerorsoo 225:0008000 
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A despeza bruta da E. de F. Rio do Ouro foi, em 49144, de 
533:3208470 ; 


e si desta quantia fôr deduzida a importancia despendida com obras novas 
e material de consumo não utilizado, no valor de 65:1728950, concluir-se-ha 
ter sido de 

(a) 468:1478520 


a somma effectivamente applicada ao seu custeio. 
A renda bruta da mesma Estrada, tendo attingido em 4944 a 
(b) 287:718$624, 


conclue-se por comparação das importancias (a)e (b) ter sido o seu coef 
ficiente de trafego 
468:1478520 


as: 7isgoa — 1,627 


ou, em algarismos redondos, 1,63, inferior ao de 1,82, corresponde ao exercicio 
de 41913, o que attesta ter havido, em 1914, uma diminuição de 19 % no deficit 
da ferro-via Rio do Ouro, deficit que desapparecerá no dia em que lhe forem 
concedidas tarifas iguaes às da Leopoldina Railway, em substituição ás actual- 
mente applicadas, e entre as quaes figura a do transporte de lenha e carvão, 
à razão de 80 réis, por tonelada-kilometro, que devia voltar á de 120 e 160 réis, 
outrora em vigor para taes productos, pois este seria um meio indirecto 
de cercear as derribadas e queimas de florestas tão prejudiciaes á regularidade 
das chuvas garantidoras do nosso abastecimento d'agua. 

Na exposição, que é seguimento do presente prefacio, encontram-se 
elementos bastantes e detalhados para se julgar dos trabalhos executados pela 
Repartição de Aguas e Obras Publicas no exercicio de 1914. 


1º DIVISÃO 


— | ESCRIPTORIO TECHNICO 


Escriptorio de desenho 


Foram executados neste Eicripidrio 164 desenhos, sendo em pa-. 


“pel Canson ou Wattmann 54 e em panno-téla 10, extrahindo- -se 
» E: 186 cópias em papel ferro- -prussiato. 


Serviços diversos . 


= 


“O mesmo escriptorio organizou os seguintes trabalhos: 


nha adductora (Mantiquira). 

Estudos de captação da Cascata Grande da Tijuca; estudos de um 
| | açude para captação das aguas do Maracanã, na floresta da Tijuca. 
Ê. Projecto de cobertura do reservatorio de Santos Rodrigues, com 
| os respectivos calculos e orçamento. 


S. Bento. 

Projecto de iluminação electrica da caixa nova. da. Tijuca. 

- Projecto de passagem lateral do encanamento adductor do Man- 
tras em torno da Usina Elevatoria, para adaptação do mesmo en- 
“ canamento à adducção do S. Pedro. , 
Planta e calculo do encanamento virgem, de 0,40 de diametro in- 
terno, destinado a adduzir ao morro da Providencia aguas da caixa 
| nova da, Tijuca. 
Projecto de poço, para, chegada e distribuição de aguas do rio da 
“Prata do Mendanha, no morro do Caire. 
Estudos de captação e adducção das aguas do rio da Prata do Men- 


danha, segundo as a communicadas ao AEpetptoei io. 
1202 á x 1 


SP o a 


| Projectoe calculo de uma caixa de quebra de carga para-a 5º Ji- 


Projecto de instalação de medidores Venturi no reservatorio de . 


RE cc SsÃ 


| 
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Projecto de variante do encanamento de 07,30, entre a Caixa 
Velha e Caixa Nova da Tijuca. 
+ Projecto, calculo e orçamento de um castello de agua, de con-' 
creto armado e deposito de ferro forjado, para o reservatorio do En- 
genho de Dentro. 

Projecto, caleulo e orçamento de um poço d'chegada e distribuição — 
d'agua do reservatorio do rio da Prata do Mendanha, em Campo Grande, 

Projecto do abastecimento privado do Mercado Novo. 

Projecto e orçamento de um barracão, destinado á tarma de plan- 
tão em Belford Roxo. 

Especificação e instrucções technicas sobre alguns dos projectos 
elaborados. ; 

Levantamentos topographicos de varias canalizações adductoras € 
distribuidoras, com as valvulas de parada e de descarga, ventosas, hy- 
drantes e outros accessorios. 

Medição da descarga da varios mananciaes da Tijuca, | 

Levantamento topographico de parte das linhas ferreas da Estrada 
de Ferro do Rio do Ouro e das linhas adductoras principaes que acom- 
panham a mesma Estrada. 


Medição, transmissão e registro & distancia das descargas 
dos encanamentos 


Além dos apparelhos Venturi, installados nos encanamentos ad- 
r ductores dos rios do Ouro, S. Pedro e Barrelão, assim como nos que des- 
cem dos reservatorios novo e velho da Tijuca c da represa do Trapi- 
cheiro, apparelhos esses que ha muito funccionam, foram utilizados os 
novos medidores e registradores do Xerem e do Mantiquira, cuja in- 
stallação este escriptorio effectuou logo depois de receber da Europa 
o material para tanto encommendado. Estes ultimos registradores en- 
traram em serviço, pouco tempo depois, quando a « Brasilianische 
Elektricitacts-Gesellschaft » terminou o assentamento das linhas de trans- 
missão . 

Ao terminar o anno, este Escriptorio começa a montar as instal- 
lações de medidores c registradores do morro de S. Bento. 

Foram executados, recebidos e entrarão breve ém serviço dia- 
grammas impressos nesta Capital, de muito maior nitidez c exactidão 
do que os primitivos, importados da Inglaterra. 

Para aquelles diagrammas o Escriptorio forncccu os modelos, 
cuidadosamente desenhados e calculados, 


Em todas as estações de medidores foram installados manometros 
de mercurio, destinados ao confronto directo e verificação do rigor, 
no traçado dos diagrammas representativos das descargas. 

O serviço de conservação das linhas transmissoras, a cargo da 
«Brasialianische E Elektricitacts-Gesellschaft, deixou a desejar pelo gtando 
numero de frequencia e duração das interr upções e perturbações. 

Estão tomadas as providencias para que no correr deste anno 
obtenhamos melhores resultados. 


DISTRIOTOS 


Fornecimento d'agua, 


O amno de 1914 caracterizou-se pelas suas continuas € prolonga- 
das estiagens. Os primeiros mezes foram pouco chuvosos e, a partir de 
Maio, verificou-se a rigorosa secca que se estendeu até'o mez de Se- 
tembro. Só no ultimo trimestre cahiram chuvas regulares que vieram 
reforçar os mananciaes, em extremos reduzidos. O abastecimento 


d'agua ao Districto Federal, no periodo de tempo decorrido de 6 de 


Maio a 18 de Setembro de 1914, passou por situação precaria, conforme 
descrevi com toda minudencia no prefacio deste relatorio: 


Reservatorios e caixas 


As caixas € reservatorios situados na zona do 1º districto manti- 
veram-se em perfeito estado de conservação e limpeza. 

No 2º districto, nos terrenos do reservatorio do Engenho de Den- 
tro, construiu-se um castello d? agua, obra determinada pela necessidade 


de obter uma pressão elevada para o abastecimento permanente aos" 


pontos altos do districto, que são actualmente suppridos por uma de- 
rivação do encanamento adductor antes de sua entrada no reservatorio, 
mediante a graduação dos registros de admissão d'agua, systema que, 
além do inconveniente da distribuição de uma agua não decantada que 
frequentemente obstruc os registros de penna, apresenta o defeito de 
não permittir 0 abastecimento permanente por causa das oscilações da 
pressão no encanamento adductor. 

O castelo d'agua, com a capacidade approximada de 60.000 
“Jitros, tendo o nivel livre á altura de 47 metros sobre o fundo do re- 
servatorio que lhe fica annexo, o o do Engenho de Dentro, de modo a 
garantir no inicio da canalização distribuidora. dos morros uma pressão 


1 ms agi 


ro: 


e 


, metros pa pisa 3, 20 id PSC co ne em fó pude 
CRI “cone invertido, repousado | sobre seis pilares de concreto. armado, | 
“postos segundo. os vertices de um hexagono regular. O espaço c ; 

É tendido entre taes pilares é dividido em cinco pavimentos sobrepos stos > y 

ne de secções transversaes decrescentes de baixo para cima, sendo aque | 

e5 es: primeiros garantidos contra a flexão lateral por arcos de conercto. dos ei 

“que tambem servem de contraventos. Re y à 

As fundações dos pilares são tambem de concreto En obede- . 
“ cendo a composição do concreto á proporção volumetrica de 1, 2 e 2 
(cimento, areia e pedra), traço este que vigora para todo o resto da co 
strucção. A armadura longitudinal dos pilares e das respectivas fun- 
- daçõesé constituida por vergalhões redondos de ferro com 15m /m de dia 
metro, cintadas por meio de vergalhões de 5 m/m, espaçados de 0m,20. ç da 
Os arcos são tambem armados com vergalhões de 15 m/m em 
numero de quatro para cada um, amarrados de um e de outro Jado | 
nas armaduras dos pilares contiguos. 
No primeiro pavimento os pilares são ligados por uma mureta. da 
concreto, com 0,25 de espessura e um metro de altura, tendo em planta 

a forma MEN sobre cujo capeamento assenta um gradil de ferro 

forjado, o qual vencerá toda a altura comprehendida entre a mureta 

e os arcos do primeiro pavimento. Em um dos lados a mureta é in- 

terrompida para dar logar a um portão de ferro forjado, permitindo a 

entrada ao interior da construcção (casa de machinas). 

bd - Os arcos de ligação no 5º pavimento são substituídos por uma 
percinta circular de concreto armado, constituida por uma viga de aço 

em duplo T, de 07,20 de altura, envolvida em concreto, sobre a qual. 
assenta o bordo inferior da caixa cylindrica de ferro forjado. 

ú Os pilares terminam, na sua extremidade superior, por consólos 
de concreto armado que supportam uma plataforma hexagonal, tam- 
bem de concreto armado, sobre a qual vêm sc apoiar os mentantes de 
um abrigo de madeira que envolve a caixa. A armadura longitudinal 
da plataforma é formada por vigas de aço em duplo T de 07,45 de al- 
tura, dispostas segundo os lados de um hexagono, e sobre ellas se 
apoiam, de 07,15 em 07,15, os vergalhões de 07,015 Que constituem 
a armadura de distribuição. 

Os encanamentos da entrada, sahida, descarga e ladrão sobem 

— pelo interior da obra ao longo dos pilares e penetram na caixa pelo 

fundo, sendo este para tanto perfurado em quatro pontos diferentes 


o abrigo da caixa, cujo conjuncto affecta a a de uma pyramide 
hexagonal, montada sobre um prisma tambem hexagonal, é todo de 
pinho de Riga, em venezianas e paineis almofadados ea sua cobertura 
feita de telhas de asbesto « Eternit », assentes sobre vigamento de ma- 
deira. | 


Uma escada simples de ferro, montada sobre os arcos que ligam 
os pilares e terminando em uma abertura perfurada na platafor ma, per- 
mitte o accesso à caixa por occasião das visitas e limpezas que se tor- 
nem necessarias. Além dessa escada, duas outras menores estão mon- 

- tadas em correspondencia no interior e no exterior da caixa. 

| No mesmo reservatorio do Engenho de Dentro foi modificada a 

entrada da agua em cada um dos compartimentos, entrada que se 

fazia pelo fundo, por meio de um tubo de ferro forjado envolvido em 
concreto e tendo a bocca situada a um metro de altura sobre o radier 

“do reservatorio. | 

Tal disposição constituia evidentemente um grave inconveniente, 
porquanto, todas as vezes que uma ruptura oecorresse no encana- 
mento adductor, a agua do reservatorio se escaparia, se os registros 
de entrada não pudessem a tempo ser fechados. 

“Para corrigir semelhante defeito elevou-se a bocca de entrada em 
“cada compartimento até o nivel maximo d'agua no reservatorio, por 
meio de um tubo vertical de concreto armado, com 0,90 de diametro 
interno e gm 07 de espessura, engastado no extremo inferior sobre 
macisso de concreto construido em torno do tubo de entrada existente. 
A armadura longitudinal do tubo foi executada com vergalhões 

redondos, de 5/8” e de 3/4” alternados e espaçados de 0" 15, tendo 

as suas extremidades exteriores dobradas em angulo recto, de modo a 

formar duplos cotovellos, que ficaram inteiramente mergulhados no 

concreto do macisso subjacente. Quanto á armada transversalmente, 

foi ella constituida por percintas de vergalhões redondós, de 07,005, 

espaçadas de 07,20 uma da outra. : 

Afim de garantir a impermeabilidade da parede dos tubos, foram 
elles embocados e rebocados interna e externamente com argainassa 
rica de cimento. 

No 3º districto, mais do que qualquer outro dos reservatorios, 
soffreu em alto gráo o Pedregulho as damnosas consequencias da in- 
tensiva e prolongada secca de quasi seis mezes do anno passado. Em 
“4913 esse reservatorio « graduou » em 119 dias, antes da meia-noite 
e em 227 dias depois dessa hora. Em 49144 « graduou » em. at6 ea 
antes da meia-noite, e em 71 dias, depois dessa hora. EE 


Mas em 1913, cumpre ter muito em vista, nos 119 dias, em que 
foi « graduado » o Pedregulho antes da meia-noite, tal não se verificou 
nenhuma só vez antes do meio-dia ; e, a menos que não occorresse 
accidente em algumas das linhas geraes, cujo fornecimento ficasse 
interrompido, o abastecimento era franco e continuo das & horas da 
madrugada até 9, 10 e 11 da noite. 

Em época anterior à inauguração da 4º linha, quando se fazi 
mister « graduar » a sahida d'agua desse reservatorio durante o dia, 
não tinha logar essa manobra antes das 12 horas. 

Muitas vezes no anno passado, não sómente o Pedregulho deixou 
de começar a fornecer á cidade ás 4 ou às 5 da madrugada, para 
fazel-o às 7 ou 8 horas, como teve de interromper o fornecimento ás 
10 ou 41 horas da manhã. 

A cidade recebia agua. durante duas ou tres horas unicamente. 

Nesses mezes de estiagem a dotação do Pedregulho baixou ao 
minimo de 35,089,200 litros, trabalhando as quatro linhas (em 8 de 
Setembro). 


Litros 
a IES, 7 TED a ARDER PÃO RR RR 106.279.200 
CA UT ERES PS e NA — 
DERA TO a o dd cutngaa dia ur cao od 45.300.000 
SE O APPO MR 3.510.000 


Nesse longo e desanimador periodo de secca succedeu mais de 
uma vez, após um dia de chuva, augmentar de muito o volume rece- 
bido pelo Pedregulho, mas logo em seguida diminuir progressiva- 
mente. Assim por exemplo : 


Litros 
Em Zo de Setambro......ceseccsecestrsese ia 33.721.450 
» 2L» o a E E PE 103.239.450 
» 42» RR PRE Pr O e RE 86.502.600 
» 23 » o 3 MRE SS e TE ARS 49.828,500 . 


O rescrvatorio de Santos Rodrigues deixou de receber agua por 


algumas horas em 34 dias no correr do anno, por interrupção do tra- 
balho da bomba n. 2. 

Em Abrilfez-se um reparo geral no exterior do reservatorio de 
5. Christovam, comprehendendo o concerto da calçada de cimento ao 
redor do pavilhão, concerto e pintura das paredes e esquadrias cuja 
despesa importou em 1.100%000. 

O reservatorio do Estacio de Sá continúa a não funccionar, pelos 


motivos já expostos no relatorio de 1913, A distribuição faz-se por 
fora. | 


- No 5º districto começou de novo a funccionar, cm 28 de Fevereiro, 

o reservatorio de S, Bento, construido “em 1877, e que constitue uma 

- das obras mais importantes do plano ideado pelo Marechal Jardim, para 

o abastecimento d'agua à nossa Capitai; foi destinado a servir como 

compensador, no supprimento da zona urbana comprehendida entre o 
Pedregulho e o littoral, desde a praia Formosa à Prainha. 

O consumo, porém, tendo excedido o previsto, resultou que o 
reservatorio, pouco tempo depois de acabada a sua construcção, deixou 
de receber agua, passando, portanto, a não adia os serviços a que 
fôra destinado, 


Tendo de abastecer os cães do Porto e toda a nova área vizinha, 


que entre estes cáes e 0 antigo Jlittoral se estende agora, e rapida- 
mente está sendo coberta de edificações, habitações, armazens e empo- 
rios, pareceu-me que não devia deixar por mais tempo sem aprovei- 
tamento a valiosa obra de arte que é aquelle reservatorio. 

O problema foi resolvido pela utilização do mesmo reservatorio 
para centro distribuidor do volume d'agua necessario aos citados cães 
e área vizinha. 

O reservatorio está agora recebendo agua dos mananciaes longin - 
“ quos por meio de canalização directa de 0,50 de diametro interno, de- 
rivada da 4º linha adductora, no planalto do reservatorio do Pedregulho. 


Conservação da rêde de distribuição 


Os principaes serviços Ecuados pelós districtos, para conser- 
vação da rêde de distribuição, foram os seguintes : 


Concertos em encanamentos de ferro... ......- gro RAR 
Idem idem de chumbo...,...icmeccersueeaes PAR 8.698 
Idem em registros de graduação. ......scuseneos 2,747 
Idem em registros de derivação...... PR rc PRO 352 
Idem em registros de corrediça....... alo Dolph “Too 
Idem em registros de incendio....... a dios e QU 
Idem em ramaes de hydrantes...cesesccsersens 37 
Constrncção de caixas para registros. ....... direto 51% 


Revisão e ampliação da rêde de distribuição 
4º DISTRICTO 


Na extensa área desse districto foram lançadas novas linhas 
adductoras em uma extensão de 35. 133, 60 e outras distr ibuidor as no 


total de 3.846 metros, 


e = 


Sede A 


As adductoras foram as seguintes : E 


Da nova represa do Mendanha ao poco Caire, no Realengo, com 
tubos de ferro fundido de 0,40 de diametro interno, 18.748 metros; 

Do poço Caire ao reservatorio da Villa Militar, com tubos de ferro 
fundido de 0,40 de diametro interno, 4.296” 60; 

Da nova represa do Mendanha á represa velha, com tubos de 
ferro fundido de 0,25 de diametro interno, 625 metros; 

Da Villa Militar á Villa Proletaria, pela rua S. Sebastião, com 
tubos de ferro fundido de 0",10 de diametro interno, 1.215 metros; 

Do poco do Caire á estrada de Santa Cruz, com tubos de ferro 
fundido de 0,15 de diametro interno, 1.949 metros; 

Do entroncamento da linha de 0,40 do Mendanha ao poco de 
Campo Grande, entrada e sahida, com tubos de ferro fundido de 07,15 
de diametro interno, 8.300 metros. 

As linhas distribuidoras foram lançadas 1 nas seguintes ruas : 


Nomes Diametro Extensão 
ATOR HO toi re ale e 96 SAE 8 0,0 01676 0 07,03 852,00 
NTE q ERR 02,03 90m,00 
Anpo cia SMURC CA 6,» mo ohne nine 02,04 5007,00 
Campo Grande,.......t.npemeree» 02,03 1007,00 - 
MAR eo cris sto =.» 2 to po matar 0,203 1402,00 
Duarta Faixeira...... essere 02,03 120200 
DRA o na te AR 07,03 20m 00 
Florentina..... quetecememeseananoo 07,03 1207 ,00 
EDER ses o vd op nn ugmena» a 02,03 502,00 
TT Se NE MPN TRE ER SS 07,03 1607,00 
ABRAGRTLODO: , «eso euros pistão > 02,03 347,00 
JonquimSdares.......cdesro suas 02,03 41282,00 . . 
MISERINÃOS 520 E gs re do a site o » 0m,03 100200 
* Monsenhor Marques............... 02,04 700,00 
Estrada Nova da Payuna.......... 02,03 657",00 
Paraná (travessa)........,.. EE 07,03 1052,00 
RRREGRE SS too Mrs oia o aa ate PAS St 07,03 1057,00 
RUDEITO DECCO) usas vao ia eo qu nié os = 07,025 “907,00 
LE A SERA ore RPE PRP RR (m40 1.244 00 


Com excepção da ultima rua, que é canalizada com tubos de ferro 
fundido, todas as outras o são com tubos de ferro galvanizado: 


n 


so e E cida Sc in o TRA ME- 


2º DISTRICTO 


Por este districto foram assentes : 


Canalização de 0, 550. MORRER e RP ce QTO) 
» TEEM) AO og DUM a a ta ag ima Ds DE 6887,80 é 
PR Ra RE E 855,00 . 
» DIR UR Laio Cala do mp TAN ao é 4367/00 | 
» 108,000:24.02 + dada EA. 1.1167,00 us 8 
» ENO cd RD PRESS So 1.299m 20 ” 
» DR Ti PN SR coco 6.986,55 “A 
>» DO OS OS ara o a neto did SCE 682,00 y pm 

» — » 08,060..... die da à aa aaa ai 2147 00 
» » 08,050 (chumbo) ....... E té! 22,00 | 
BA EO OO O DO o 792,00 | 
» SM sc) CRE UE GRE ep 187,25 | 
E DROUDES (o A ee, Rs ppm 75 | 
» » 02,050 (ferro galvanizado) .... 1420,30 - | 


Com intuito de separar, o mais possivel, a distribuição das ruas h 


em cótas altas, daquella feita ás situadas em baixa altitude, foram pro- E 
| jectadas diversas modificações que permittiram fosse em grande parte | 
do districto sanado esse inconveniente. 
Comprehende-se a vantagem de tal medida que veio muito regu- | 


larizar a distribuição, facilitando o abastecimento dos pontos altos, 
reduzindo extremamente o numero de obstrucções de ramaes e regis- 
tros, lucrando tambem os moradores das ruas que passaram a ser 
“servidas pelo reservatorio, por lhes ser fornecida agua decantada, mais 
livre, portanto, de impurezas. 
Com esse intuito foi executada uma tíilha: que, ligando-se ao 
encanamento de 07,250 da rua Vinte e Quatro de Maio, na cancella.. 
de Sampaio, seguisse virgem pelas ruas Antunes Garcia, Francisco 
Manoel (parte), S. Paulo (parte), Antonio de Padua, ligando-se ao de 
07,080 da rua Victor Meirelles, ficando tal linha destinada ao abaste- 
cimento de um pequeno trecho da rua Francisco Manoel, ao trecho 
em subida da rua S. Paulo, e parte da rua Antonio de Padua, rua 
Valentim da Fonseca, Victor Meirelles, a partir desta rua, e travessa 
Cerqueira Lima. 
Toda a zona assim limitada pela rua Vinte e Quatro de Maio, 1 in- | 
“ clusive, até a Francisco Xavier, e todas as ruas transversaes, inclu- pr 
sive Figueira, passaram a receber agua do reservatorio do Engenho 
de Dentro. 


Jigando-se ao do mesmo diametro da rua Adelaide, ficou exclusivamente 


07,15 pelas ruas: Dias da Silva, Aquidaban até Car olina Santos, por . 


“Dbuindo tão sómente e igualmente aos pontos altos, salvo um pequeno. 


o abastecimento da Estrada de Santa Cruz, a partir dessa rua até Bem- 


Com o mesmo. objectivo, “oram assentes os encanamentos de 
0»,200 das ruas Borges Monteiro e Dr. Dias da Cruz, e o de 0”, 100 d a 
rua Tavares, a partir da rua Dr. Manoel Victorino. O pr imeiro, + o 


destinado ao abastecimento das ruas altas da zona Bocca do Mato e Á, 
Tr. “Lins de Vasconcellos. ' 
- Esse encanamento, tronco distribuidor, liga-se na altura da r TUA, 
Carolina Santos (Fortunato de Brito) com o que, par tindo da rua 
Archias Cordeiro e derivado do de 0",300, segue com o diametro. de. 


essa rua até Dr. Lins de Vasconcellos, com o diametro de 07,100, distri- 


trecho da rua Matheus que deve ser delle retirado. 

Com a execução desse serviço, passaram as ruas Dr. Dias da Ort 
e transversaes até as cotas compativeis com a distribuição do reser- 
vatorio para o serviço do mesmo reservatorio . é 

O encanamento da rua Tavares, derivado do de 0m,300, agua 
directa da rua Dr. Manoel Victorino, ligou-se ao de 07,100 da rua Sá, 
abastecendo a parte alta da primeira rua, da ultima e rua Santo An- 
tonio dos Pobres. 

Toda a quadra limitada pela rua Paraná, rua Dr. Manoel Victo- 
rino (exclusive), Engenho de Dentro até Pernambuco (exclusive) e 
dahi até a rua Dr. Dias da Cruz (inclusive), com exclusão de um pe- 
gueno trecho da rua Coronel Borja Reis e das ruas Francisca Meyer e 
Venancio Ribeiro, passou a ser abastecida pela caixa. 

Resumindo, actualmente, com exclusão das ruas do 1º districto, 
que, por ser insuficiente o volume dos mananciaes que são trazidos ao 
reservatorio do Tanque ( Caixa de Reunião ), estão abastecidas pelo ad- 
ductor do reservatorio do Engenho de Dentro, são no 2º districto di- 
rectamente por esse adductor servidas 3. 200 habitações approxima- 
damente, sendo de 25.990 metros a extensão das canalizações distri- 
buidoras, excluidos evidentemente os trechos desses encanamentos que 
funccionam virgens, isto é, sem que delles sejam derivadas pennas. 

A canalização de 07,150 na rua Viuva Claudio fez com que todo 


fica, e das ruas Jockey-Club e D. Anna Nery ficasse governado pelo 
reservatorio do Engenho de Dentro, ligando-se'o encanamento de 0" 12 
da rua Jockey-Club ao de 0",400 no largo de D. Anna Nery, com excel- 
lente resultado, porquanto melhorou a pressão de regimen da doam 
buição ao longo dessas ruas, 


—H— 


cd serviço a que me refiro permittirá tambem, desde que o 4º dis- 
tricto possa se utilizar exclusivamente das aguas que veem ter ao re- 


“servatorio do Tanque, que toda a Estrada de Santa Cruz entre para a 


rêde do reservator JO, fechândo-se as duas derivações actuaes das linhas 
adductoras. 


3º disrricTo 


Nesse districto fez-se a substituição do velho encanamento de 
chumbo da rua Senador Euzebio por outro de ferro de 0,10 de dia- 
metro interno. O assentamento dessa canalização, que mede 1.220 
metros, começou no fim da rua, na esquina da rua Coronel Pedro Alves, 
e seguiu além da rua Visconde do Sapucahy, até proximo à Praça 41 
de Junho, e para esse novo encanamento se fez à transferencia dos ra- 
maes de pennas é hydrometros do antigo distribuidor . 

“Na rua Euclydes da Cunha, recentemente aberta, foi lançada uma 
canalização de ferro de 07,10, derivada da de 07,12. da rua 8. Chris- 


tovão. 


A travessa e que descia da rua da Caixa d'Agua até à 
rua Emerenciana, foi prolongada até à de S. Luiz Gonzaga. E porque 
nesse prolongamento não havia canalização publica foi assente um 
pequeno trecho dê 07,10 derivado do encanamento de 0,20 dessa 
ultima rua. 

Na rêde commandada pelo reservatorio de Santos Rodrigues houve 
importante modificação . 

Todos os dias era executada uma manobra na a entrada da rua Mal- 
vino Reis, afim de abastecer ou interromper o abastecimento de parte 
do Rio Comprido e Itapirú. Essa manobra era penosa, feita com um 
registro que ficara mal situado e com o encanamento em alta pressão, 
que esse era o que recebia a carga directa da bomba n. 2 da Usina 
Elevatoria. Até certa hora funccionava a bomba para o reservatorio dé 
Santos Rodrigues ; estava fechado o registro na esquina da rua Mal- 
vino Reis. Dessa hora em diante, continuando a bomba a trabalhar, era 
preciso abrir o referido registro para supprir 0 Rio Comprido e Hapirú. 

Para evitar isso mandei installar uma nova linha de 0",20 que y 
parte do alto de Santos Rodrigues, junto do reservatorio, e desce pelas 
ruas Laurindo Rabello, S. Roberto, Santos Rodrigues e Mattos Rodri- 
gues até Malvino Reis, onde se ligou ao encanamento de 07,30 dessa 
ultima rua. E a manobra agora é feita no alto do morro, sob carga 
muito. enfraquecida, ficando o registro proximo da residencia do 


guarda, 


Houve ainda, no anno findo, uma alteração no modo de abasteci- 
mento de Catumby. 

Desde muito tempo era mal servido esse bairro pelo encanamento 
de 0,20 da rua Visconde de Sapucahy, que se deriva do de 0,50 do 
Cattete e por aguas do lado de Iapirú. 

Tentou-se o abastecimento per intermedio do cano de 0,20 da rua 
Frei Caneca, que vae da entrada da rua Catumby até o portão da caixa 
do Estacio, e que foi posto a trabalhar com aguas do 0",30 que desce 
de Santos Rodrigues, com o qual se liga pouco abaixo da rua S. Carlos. 

A experiencia durou poucos dias, e, sendo mão o resultado con- 
seguido, fez-se a tentativa de abastecer o citado bairro directamente 
pelo cano de 0,30 que vem de Santos Rodrigues, com bom exito. 

Actualmente o serviço é feito durante o dia pelo de 0,20 de Vis- 
conde de Sapucahy e à noite ou da tarde em diante por esse 0,30 de 
Santos Rodrigues. 

Além desses trabalhos e do que já foi levado a effeito no pla- 
nalto do reservatorio do Pedregulho, ligação da adductora do reserva- 
torio de S. Bento á linha de 07,80 que sahe do poço da 4º linha para 
a caixa superior, com tubos de 07,40 de diametro interno, o districto 
procedeu ao assentamento das seguintes novas canalizações: 


De 07,20 de diametro interno nas ruas Mattos Rodrigues, Maia 
Lacerda, S. Roberto e Laurindo Rabello, na extensão total de 903 
metros; 

De 07,10 de diametro interno nas ruas Soares, Dr. Costa Ferraz, 
Moraes e Silva, Bandeirantes, Nery Pinheiro, Francisco Azevedo e Frei 
Caneca, medindo 1.777 metros; 

De 07,20 na travessa Cruz, com 40 metros de extensão. 


kº DISTRICTO 


Os trabalhos de mais importancia feitos nesse districto foram: 


I. Desvio de 38 metros de tubo de ferro de 0",80 na Usina Ele- 
vatoria com o fim de poder directamente, sem passar por seu interior 
e independente da bomba, ser abastecida a caixa nova da Tijuca. 

Feito esse trabalho de summa necessidade para o objectivo em 
vista, não pôde ainda ser o mesmo utilizado, porque desde a sua 
conclusão até o presente momento não se conseguiu manter reserva 
na caixa nova da Tijuca que permittisse a experiencia da canalização. 

Com este desvio e com as intercommunicações que vão ser feitas 
entre o encanamento de ferro de 0,80 e as linhas distribuidoras 


PR At CE ara 


— que sahem da caixa nova da Tijuca, feaiá eliminado o grave 
perigo que corre grande zona da cidade, cujo abastecimento d'agua está 
preso ao funccionamento da bomba. 

I, Rebaixamento de um trecho da linha de Om 30 (esquerda). 

Era notavel o pequeno volume d'agua que conduzia a linha 
esquerda. 

Corrido o nivelamento na primeira secção desta linha, veri- 
ficou-se o que havia sido previsto. Ahi o encanamento estava acima 
da linha piezometrica, o que foi corrigido fazendo-se um desvio na 
“extensão de 161 metros. 

As sobras da caixa velha são agora levadas à caixa nova, com 
vantagem, pela-linha esquerda, sem se utilizar da linha de 07,40 que 
se tornou privativa do reservatorio de Santa Thereza. 

HI, Canalização para Villa Isabel — Concluido o assentamento da 
“linha de 0”,30, que parte da caixa nova da Tijuca e termina na rua 
Senador Nabuco, na extensão de 5.700 metros, tornou-se possivel 
resolver o problema do abastecimento d'agua a Villa Isabel, cuja dis- 
tribuição passou a ser feita não só pelas canalizações alli existentes, 
" como tambem pelas linhas assentes nas ruas: Angelo Bittencourt, 
- Maria Eugenia, Barão de Cotegipe, Emilia Sampaio, Vianna de Drum- 
“mond, Visconde de S. Vicente, José Vicente, Duqueza de Braganca, 
| Mendes Tavares, Barão de S. Francisco Filho e Theodoro da Silva, 

| na extensão de 4.439 metros. “pa 
jo Para 0 assentamento dessas linhas foram utilizados tubos arrancados 
das canalizações derivadas das caixas do Andarahy Grande que  es- 


| H “ tavam sem funccionar ha muitos annos. R 

[UR - Foi arrancada a segunda linha do braco direito do Andarahy, 
N “desde a caixa até o cruzamento das ruas Borda do Mato, Barão de 
| E - Mesquita c Barão do Bom Retiro, na distancia total de 4. 341 metros, 
IR pois essa linha não mais era utilizada. A : 
10 Das duas linhas do Andarahy, do braço direito, só ficon a primeira 
Rn “ edas quatro linhas do braço esquerdo permaneceu a quarta, que está 
| ligadaá de 0”, 45 da rua Barão de Mesquita, sendo ambas ligadas 
| entre si, no cruzamento dessas ruas. 


5º DISTRICTO 


e - A 
ci Die 


E 


O serviço de abastecimento d'agua à zona desse districto, à 
qual pertence o, bairro commercial desta gr ande metropole e está li- 
mitada pelas ruas Campo dos Frades, largo da Lapa, Visconde de 
Maranguape, Mem de Sá, Riachuelo, Frei Caneca, Visconde de 


, À sos q ni ro a é MP 4 
a ú e» ” = o ê 


E] ú = PENA od “o 
: Sapucahy até as linhas da Estrada de Ferro Central do Brasil, subindo 
j por estas até a Praia Formosa, Coronel Pedro Alves, Santo Christo, di 
America, Cardoso Marinho, Santo Christo, União, Gambõa, Livra= 
mento, Saude, praça Municipal, rua (Quatorze, comprehendendo os 
morros do Pinto, Nheco, Providencia, Livramento, Conceição, S. Bento, 
“Castello e Santo Antonio, e as linhas das ilhas das Cobras, Wille-' 
gaignon e Enxadas, muito tem melhorado em virtude das obras de 
adaptação levadas a effeito, a saber: 
Aproveitamento do reservatorio do morro de S. Bento, com | 
capacidade para 6.000.000 de litros, para abastecimento do cáes do 
- Porto e Arsenal de Marinha, alimentado por uma linha adductora 
- de 07,500, que parte do Pedregulho, sendo as tres linhas antigas, » o 


de 0,500 daquele reservatorio (adductora, distribuidora e descarga), 
transformadas em linhas distribuidoras e quebrados os seus diametros, 
respectivamente, para 0,400, 07,350 e 07,300. A primeira, com a 
extensão de 153 metros, abastece os armazens maritimos e as em- 
barcações do cáes do Porto, e della partem dous ramaes de 0,450 
e 49 de 0,100, que servem 45 hydrantes por outros encanamentos 
de intercommunicação destinados ao abastecimento das embarcações. - 
A segunda, instalada em 1913, abastece a avenida Lauro Múller 
e todas as ruas que lhe ficam transversaes € parallelas, fornecendo 
tambem agua aos hydrantes publicos. Finalmente, da terceira, que 
tambem serve de descarga e tem de extensão 157 metros, partem quatro 
ramaes de 0,100, dos quaes tres estão intercommunicados com os 
tres ramaes do mesmo diametro derivados do encanamento de 0m,800 
da rua da Saúde, que abastecem o Arsenal, ilhas das Cobras e das 
Enxadas, indo o quarto pelas ruas D. Geraldo, Conselheiro Saraiva, 
Candelaria e S. Pedro, para ligar-se ahi com a linha de 0,150 de 
pressão da Tijuca, que está trancada a 42 metros à montante desta 
ligação, ficando assim a alimentação de sua parte à jusante feita com 
aguas do reservatorio de S. Bento e melhorado, portanto, o abaste- 
cimento á avenida Rio Branco e aos edificios do Ministerio da Marinha, 
Correios, Bolsa e Alfandega. 

Entre as obras de modificação com O aproveitamento do que 
existia, consta o seguinte: | , 

O abastecimento do morro do Pinto, transformadas a Jinha 
adductora e a de descarga em linhas distribuidoras; o do morro do 
Livramento, aproveitada a descarga em linha distribuidora, sem pre- 
juizo do seu primitivo emprego; o do morro da Providencia c das-ruas 
Vidal de Negreiros e Pinto, intercommunicando a antiga linha dis: , 


RE, 


tribuidora com uma de 0”,100 que parte do poco da Providencia : 
o dos morros do Castello, fin atiba, Paula Mattos, Sarita Thereza e os 
altos de Gatumby por intercommunicação de uma linha de 0», 150, 
que parte do poço da Providencia e segue virgem até ligar na rua 
Riachuelo, em frente à rua Francisco Muratori, com o distribuidor de 
0m,300 de pressão, no qual foi colocado um registro a dous metros, de 
modo que esse encanamento, cuja extensão é de 2.447 metros, à 
montante, trabalha com aguas do reservatorio de Santos Rodrigues e 
só alimenta os morros de Santa Thereza, Paula Mattos e os altos de 
Catumby e à jusante com aguas do poço da Providencia abastece 0 
-morro do Castello, Gloria e Guaratiba. A ligação do encanamento de 
0m,500, que terminava na rua da Saúde, com o do mesmo diametro 
que morria na rua de S. Bento e que mede 183 metros, muito me- 
“lhorou o abastecimento do centro da cidade; a intercommunicação, 
na praça dos Governadores, das duas linhas de Qm, 150, das avenidas 
— Mem de Sá e Gomes Freire, melhorou sensivelmente o abaste- 
| cimento daquella praça e dessas avenidas, onde existem predios de 
quatro pavimentos. Foi tambem levada a effeito a installação de uma 
Caixa de 3.400 litros sobre o torreão das manobras do reservatorio de 
S. Bento, alimentada com aguas deste, elevadas por meio de duas 
bombas electricas, afim de permitir abastecer o mosteiro de S. Bento, 
: Edo. dispensando assim as manobras que diariamente eram feitas, durante 
A duas horas, nos encanamentos da avenida Rio Branco com consequente 
q “prejuizo do serviço. Finalmente, foram concluidas as canalizações das 
| ruas transversaes c parallelas á avenida Lauro Miiller, no bairro dos 
sa cáes do Porto, e bem assim as do littoral dos mesmos cáes, € as das ruas 
abertas na explanada do morro do Senado. As canalizações assentes 
nesse districto mediram 5.367",07. 


"a 6º pISTRICTO | 
| ma h ki Y e, “o k 
VE As alterações na rêde de distribuição desse districto fotam: 
| 

E é j , é , a 
Ih 4 - Assentamento de canos de ferro de 07,10 na travessa Fernandina 


para abastecer o morro Mundo Novo com aguas do reservatorio do 
França ; assentamento de canos de ferro galvanizado de 0,050 na 
travessa Barão de Petropolis; substituição da canalização de ferro de 
0,06 dá parte alta da rua Cardoso Junior, por outra formada com 
canos de ferro de 0,10; substituição da canalização de ferro de 07,08 
“da rua Therezina por outra de ferro de 07,10; assentamento da cana- 
lização de ferro de 0,10, em substituição, na rua Moura Brasil c; 


di wa. : | 


TONE 


finalmente, iniciou-se a substituição das canalizações de chumbo” de 
0m 040 da rua e ladeira Schmidt de Vasconcellos e travessa Andrade 
com canos de ferro 0,08 retirados da rua Therezina, tudo na extensão 
de 1.483 metros de canalização de 07,10 e 338 metros de canalização 
de 07,08. 


7º DISTRICTO 


A rêde de distribuição neste districto foi augmentada de 
3.745",20 de canos de 0,10 de diametro interno, asssentes 
nas seguintes ruas: General Gomes Carneiro, Furquin Werneck, Fi- 
gueiredo Magalhães, Ponta da Urca (entre a praia da Saudade e 
pedreira da Urca), N. S. Copacabana (entre Salvador Corrêa e 
Belford Roxo), Vinte dé Novembro, Marques, Marechal Hermes, The- 
reza Guimarães, Paulino Fernandes, Macedo Sobrinho e Valladares, 
sendo a desta em prolongamento da existente. 


RESUMO 


” “ . nd 
Em conclusão verifica-se dos detalhes acima expostos que, no 


anno de 1914, se assentaram 76.871”,770 de novas canalizações, 
discriminadas como segue : 
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ILHA DE PAQUETÁ 


“Não honvê novidade no serviço de distribuição da Ilha. E 
“Em Setembro fez-se um concerto importante na linha submarina, 
que foi proveitoso ao abastecimento. , 
O reservatorio da ilha tem dous compartimentos, dos quaes um 
“recebe, emquanto o outro distribue, tendo cada um a capacidade de 
140 metros cubicos. 
Cada compartimento levava doze horas a ser Ee periodo de 
E. tempo que se reduziu ao de 114 horas, após a execução do concerto 
acima indicado, de modo que a descarga do reservatorio, que era de 
3,24 litros por segundo, passou a ser de 3,53 litros ou mais 0,29 po 
litro por segundo, ou 25 metros cubicos em 24 horas. E 


" 
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a | ILHA DO GOVERNADOR Ju 4 » * 
o O fornecimento Ena à ilha do Governador continuou a cargo. i 
E, “dos Srs. Gougenheim & Comp., em virtude de contracto estipu- 
“lado a 2: 4508 mensaes, cheias as seis caixas existentes na ilha, 
“quinze vezes por mez, alternadamente. Isto até o mez de Agosto, bd 
quando o 2º districto terminou o assentamento da linha propria dessa 
ilha. 


Consta essa linha de um encanamento de ferro de 07,20 de dia- 
metro interno e 3.750 metros de comprimento, derivado do distri- 
- buidor da Penha (07,30), da rua Leopoldina Rego, no ponto em que 
: começa a Estrada Velha do Engenho da Pedra e se estende por essa e 
]) pela Estrada Nova desse nome até junto ao mar, onde mergulha o 
- encanamento flexivel de 07,065 de diametro e 1.074 metros de com. 
prido, que emerge na Ponta do Galeão, proximo ao local Ea desem- . % 
“barque da Colonia de Alienados. te > 
- Dahi continúa, em terra da ilha, outro encanamento de aco de E 
0m,20 de diametro, na extensão de 1.210 metros, que, provisoriamente, 
termina em tampão. Dessa extremidade parte um ramal de ferro 
E galvanizado de 07,03 que vaeter à caixa do Galeão, a mesma que . 
“estava installada na praia e foi removida para logar apropriado, não q 
“oa longe do pr imitivo . No dia 22 de Agosto fez c 2º districto entrega Y 
*- desse servico ao 3º, começando então a caixa do Galeão a funccionar 2:08 
com agua “canalizada, e Gougenheim & Comp. dispensados de abas- 


tecel-a pela barca. 


o, E ME AMI EA 
bros de incendio 


a A AREA do 1º districto, cuja área er a te Ea su 


“bio de] Piedade a Santa Cruz, em todos os demais ram 
“assentes hydrantes, presos às novas canalizações. a é E | 
“0 numero de hydrantes installados foi de 124, avi di a 
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:. a Com a “instalação desses apparelhos, elevou-se 0 numero c 
o existentes na área urbana e nos suburbios a 3.218. 
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Reclamações “do publico 


á a Divisão. 
Foram apresentadas 36.733 . iai: por. oecipantes de predios 
servidos por penna e 9.569 de i immoveis abastecidos por E a 
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Conservação de florestas 
“ “Torna-se cada vez mais urgente a PENA ER do Codigo Florestal 

que venha resguardar as nossas matas, de anno para anno mais : de- 
vastadas pelo machado do lenhador e pelo fogo do fabricante de carvão. 

A área do Districtó Federal, onde se encontram as florestas da 
União, é uma insignificancia em relação à de propriedade particular. 

De que serve a Repartição zelar com todo cuidado e carinho as 
matas que lhe estão confiadas quando ao lado são sacrificados das 
tenas e centenas de exemplares, alguns bem preciosos 2 A 

No correr do anno tivemos por vezes de empregar ingentes 
esforços para que incendios, que criminosamente lavravam em matas 
particulares, na floresta da Tijuca e Trapicheiro, não se Prop 
com intensidade ás florestas da União. | 
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Ram creadas turmas de trabalhadores, especialmente empre- 


gadas nesse serviço, e assim mesmo não foi possivel de todo evitar que 
o fogo se propagasse à alguns pontos das matas nacionaes, ainda 
mesmo recorrendo aos serviços do: Corpo de Bombeiros, cujo com- 
mandante, sempre com a maior gentileza, attendeu ao nosso ap- 
pello. | ' 

Ko) Togo damnificou na floresta da Tijuca as matas do Excelsior e as 
da vertente da Taquara, as matas do alto da Boa Vista, na vertente 
da bacia do Taylor, e Monganga. 

“No Andarahy queimaram as do Corr ego Secco, Pico do Pão de 
Assucar e vertentes do Excelsior. No Trapicheiro as da vertente do 
Sumaré, D. José e Baptista. 

Nas florestas das Paineiras e Jacarépaguá nada occorreu de 


“anormal. 


“ Em todas ellas foram replantados os claros deixados pela mort 


de velhas arvores, por outros exemplares existentes nos viveiros. 


Os caminhos e obras de ar te existentes nas florestas foram conse 
vados com esmero. 
& À F “ 


Mia ". Reparos de proprios nacionaes ' pn 


Pazacio Monrôz — Até Setembro esteve esse proprio sob a guarda, 


desta Repartição, tendo sido mantido em perfeito estado e em condições 


de ser visitado em qualquer occasião . 
- Naquelle mez foi o palacio, por ordem do antecessor de V. Ex, 
entregue ao Sr. Presidente da Camára dos Deputados, para nelle 


* funccionar esse ramo do Congresso Nacional. 


- Dessa data em diante cessou a nossa responsabilidade quanto %s 


esse palacio, havendo apenas sido conservado o pessual destinado à 


sua limpeza e cuidados dos jardins, por solicitação do Sr. Presidente 
da Camara, pessoal que foi dispensado a 31 de Dezembro. 


Dos outros proprios nacionags a serviço “desta Repartição” foram 


concertadas as duas casinhas da rua Mineira, nos terrenos do rescr- 
vatorio de S. Christovam, e reparado ligeiramente o da rua Avila 


As casas, em que residem os encarregados dos reservatorios de 


S. Bento e Pinto, passaram por. concertos de certa monta e por uma 
pinvaraggrel.. 
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Secretaria 


“O movimento de expediente de diversas procedencias, duráio 
[o anno de Ah, foi o seguinte : 


NIRADAS : 
Rd Ministerio da Viação. .......scorconeeseneonerantas 
» » » » »  (Circulares).....ccersencenereos 
» ES ISURRIÇÃ demo neo nes PRPRREEE tao eia fo E 
” 


Oficios do Ministerio da Viação. 
» lo repartições annexas ao Ministerio da Viação... 
» do Ministerio da Justiça, ......... Pe a 


» Agricultura..... penrre ranma neem 
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E > do. VOS QDEITE.. cocada s 
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Requerimentos pedindo goso d'agua por penna...... 
» » » » hydrometro...... 

baixa de penna d'agua... ......s... 

do SPNYAPOMElA DO asa em nse 

substituição de penna por hydrometro 

» » hydrometro por penna 

COPLIdÕOS ao 0300 n/d» agai ER a ns ado e 

relevação de multas... ...csseses a. 

abono de faltas......sesuceremeness 

“sobre diversos assumptos 


. 
e 


[ 
| 
| 


€ 


Diversos papeis 
Memoranda do Escriptorio Technico............. de SARA Rodo 
» da 2º Divisão........ Da SEE RS E 21 DS epi o 
Da y 
» 4% 
Do 1º Uia DS e E oia ca cotas 


o) 
» 2 nene nana ras sas, 


“ 


RT e E e gm e 


o 
» 3 » eDenensce rn nuns ana nn ass na 4 


A transportar... cceposecocios .. | 


. 
..... eua nas 


cuuueero 
4 : ' y 


DESA D E a eim 2 mn 8 o aii A MIN e o pnímig aço a a 250 


de dO NARA DO ensenennenannenaneneanerennanas 


- Total dos documentos ESP e RAR PRE as 


, 


; a , , di j 
ao ' a E . aos CTA ; ” , 
3 "hd 


passadas e quantias arrecadadas durante o anno a lago E SPA 
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“Quantidades Importancias 
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OS A 2º DIVISÃO 
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— ERRA “Pennas d'agua 


A exise economica que atravessa. o nosso 


anter lor. 


AGE esse numero reduziu-se a 3.796. 


0 movimento que se deu. foi o seguinte : 


Th 
e » Pon as d'agua existentes em 34 de Dezembro de 1913. 85.806 
E: ENTE ” » estabelecidas em 19h. sezun.ver>- 3.794 
Ro Baixas definitivas de penna d'agua se ssbsopmovinao 196 
EM Pennas substituídas por hydrometro. .eecosas cnc “552 
à * » - existentes om 31 de Dezembro de 1M4.:,... 88.2 

A partir de 1889 tem sido o nai o numero de pennas em, 
“funccionamento: 
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reflectindo sobre 
“todos os. ramos de actividade, reduziu de muito o numero de novas 
- construeções em nossa Capital e dahi ter baixado a quantidade de novas 
o pennas “estabelecidas no anno passado, em comparação com o amn 


— Por outro lado deram-se baixas a 748 pennas, das quaes 85 
“foram substituidas por hydrometros e 196 representam in 
definitivas de abastecimento a predios cahidos em ruinas ou 


Pennas 


39.982 


4.033 
42.818 
th, 736 
46.438 


“48.095 


50.104 
51.786 


53,425 


terrupções 
demolidos, 


” 


Assim, ao passo que em 1913 se deram goso a 5.797 pennas, em 


GS sugere 54.083 
55.798 
55.869 
56.268 
46.636 
57.586 
60.596 
60.894 
63.736 
65.734 
67.592 
70.227 
712.399 
74.962 
81.449 
85.866 
88.912 


O augmento real do numero de pennas d'agua estabelecidas em 
1914 foi de 3.046. 


Hydrometros 


As mesmas causas que concorreram para que o numero de novas 
pennas estabelecidas em 1914 fosse muito menor do que em 1913, 
influenciaram no sentido de haver, no anno passado, baixado a 779 
as novas instalações de hydrometros, contra 1.463, em 1913. 

Para installação desses apparelhos expediram-se 1.684 inti- 
mações, assim distribuidas : : 


Primeiras intimações 
Segundas intimações com multa de 1008000 
Terceiras intimações com multa de 2008000 


Os 779 hydrometros foram collocados : 
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DIAGRAMMA REPRESENTATIVO DO NUMERO TOTAL DAS PENNAS DE AGUA 
EXISTENTES NA CIDADE DO Rio DE JANEIRO, DESDE O ANNO DE 
889 ATÉ O DE |914 
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DIAGRAMMA DOS HY DROMETROS ASSENTADOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
DESDE O ANNO DE 183898 ATÉ O DE 191 4 
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— As novas installações ficam assim classificadas em relação aos 


autores dos apparelhos : 
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“No correr do anno deram-se 78 baixas definitivas, de sorte que 
o augmento real desses apparelhos foi de 704... 


Se addicionarmos a esse numero o dos medidores em funcciona- p= k 
— mentoa 31 de Dezembro de 1913, verificaremos que ao findar 0 anno R d 
— de 1914 havia nesta Capital 40.298 hydrometros . Es | 

A partir de 1898, quando foram introduzidos os contadores, tem PERO a 

sido este o desenvolvimento desse serviço : a Rs EN va 
Annos Appavelhos , EA 7 N 
ET e PD “PRENDE AE RAN 7 16 a 
AAQORD air e ejujais oii 6)o PP ars a oia aa e Teo Ne aa 449 
ANNAN eos era DE oçÃ o 1.626 e, 
LOM ae asp estos OO PE Mao à aeoioa areia 1.668 
RR Senso rs camas 1.804 
PE ARA es si EN CUSTRE, PR MR 1.88% 
A9DRRaEd a ces cos. os eo DD ei fra sera BU Aoc af à 2.616 
MIO US Ra lo jo 07%, à v10) 05 21 a/07á Ro a dose e Ro nata ad 4,232 
AOOME SR O ani essas E Ran eta CI É 24 5.124 
ros PRE e, SAR ESC a ES: BE 
90: UPA SERPA po 0 dr PRETO RD iu * 
AQOGE PAR re CAES ad Rd RR CV Ma 
To LON lei a ças pao q dd ER POD = 
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Foram 4.073 os hydrometros concertados nas officinas a isso des- 
tinadas, dos quaes 940 pertencentes à particulares e 133 de propriedade a 
da Repartição. E 
A renda arrecadada foi de 25:8008535.: h Ei 
Comparado o numero de apparelhos concertados e a renda arre- s 
cadada com a do anno passado, verifica-se haver uma diminuição de o 
200 apparelhos reparados e 1:2168370 na renda. Ne: 
, , gs o. 


E. E 

Es PE rioc provém de havermos do forçados 4 dis ahi 

Pisa: officina para attender queixas por falta d'agua, En period ao 
, da grande estiagem, de Maio a Setembro, onde dia nota da 
apresentadas 80 reclamações. 


Os hydrometros aferidos foram em numero de 778, ento o 
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A En das taxas pagas foi de 3:8908, ao passo que essa 
mesma renda ascendeu a 7:975$ em 1913, correspondentes a 1 1595 
apparelhos : 
E A” requisição dos proprietarios respectivos e a suas expensas 
foram substituídos por outros, 82 apparelhos, e removidos de local. 105. 
Foram sellados é limpos, durante o anno, nos proprios predios 
em que estavam instalados, 2.303 hydrometros. e 
Em resumo, foi o seguinte o movimento dos servicos de bre: 
“ drometro : : pes E 
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A venda de todo o servico de hydrometros, incluindo a do consumo 
EA 


d'agua verificado por esses apparelhos, foi de : Pa A 
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Irrigação da cidade 


o 


“ De accôrdo com o termo assignado em 9 de Setembro de 1913, 
* continuou a ser feito o servico de irrigação das ruas da cidade, 
* percorridas pelas linhas de carris das companhias Ferro Carril Jardim 
— Botanico, S. Christovam, Villa Isabel e Carris Urbanos. 
po A Prefeitura cumpriu fielmente o referido accôrdo, mantendo 
4 a sua expensa o pessoal desta Repartição que acompanhou o serviço. 
— Em principio de Julho, devido à extraordinaria secca, foi suspenso 
— o serviço de irrigação. 
A a "Nos mezes em que se fez esse serviço, foram utilizados 
e 243.207 metros: cubicos d'agua, que, á razão de $150 o metro 
— cubico, produziram a quantia de 36:4814050, importancia esta incluída. 
[ a mas folhas de consumo d'agua por hydrometro, remettidas à Res. 
— cobedoria. e 


A ' Aguas pluviaes 
E Os serviços effectuados consistiram na construcção de 205 metros 
de collector de 07,30 de diametro na rua Francisco Fugenio e no pro-. 
j longamento “da galeria da rua Ferreira Vianna, na distancia de 
40 metros, sendo a referida galeria formada por tubos de ferro 
de 07,80 de diametro e terminada com o diametro de 0,60. 
BRR Nas ruas Cattete, Augusto Severo e Francisco Eugenio pro- 
| Jongaram-se 130 metros de collector de 07,46 de diametro e 401 metros 
| de 07,20 nas ruas Guanabara, Rezende, Benjamin Constant, Paulino 
ro Fernandes, Pinheiro (Guimarães, Frei (Caneca, (General Polydoro, 
| — Escobar, Cesario Alvim, Sete de Setembro e na praia de Botafogo, 
sendo nestes pontos conveniéntemente distribuidos 20 ralos simples. 
“No percurso destas galerias ha diversas caixas de areia, das quaes*: 
uma na rua Escobar, duas na rua Ferreira Vianna, duas na rum | 
Delphim, duas na rua da Passagem, duas “na rua Marciana, uma na 


rua Francisco Eugenio e tres na praia de Botafogo . 


e 
+ 


| q E Foram” limpas as galerias das ruas Ouvidor, Rosario, Sete de 
Setembro, Visconde de Sapucahy, Catumby, S. Clemente, Humaytá, 
Riachuelo, Laranjeiras, General Bruce, S. Januario e S. Christovam ; 
: desobstruidos 492 metros de collectores nas ruas Frei Caneca, Chile, 
- Cattete, Francisco Eugenio, Escobar, Rodrigo Silva, Guanabara, Silva 
— Jardim, praia de S. Christovam e praça Tiradentes, desobstrucções 
“essas que deram em resultado um total de 4.492 metros cubicos de 


— 98 — Ea 


Foram desmontados 1.192 metros quadrados de parallelipipedos, 
432 metros quadrados de alvenaria, 260 metros quadrados de ma- 
cadam alcatroado, sete metros quadrados de lagedo, 659 metros 
quadrados de asphalto, 24 metros quadrados de cimento € 4230 de 
tijolos vidrados, perfazendo um total de 24637º,50 de desmonte. 

Por conta de repartições, como sejam Prefeitura, S. A. du Gaz, 
City e Obras do Porto, foram executados diversos serviços em que se 
gastou a importancia de 17:456855L. 

Nas diversas galerias, cuja conservação se acha a cargo desta 
Repartição, encontram-se 57.378 metros de canalizações de 07,20 a 
47,50 de diametro, 4.463 ralos, 634 caixas de areia, 137 poços de vi- 
sitas, 133 ventiladores e 59 caixas automaticas . 


Visitas domiciliarias 


Com o intento de cortar desperdícios e corrigir defeitos nas 
canalizações internas, foram percorridos 23.967 predios, na área 
urbana e suburbana. 

Dessas visitas resultou a expedição de 3.740 primeiras intima- 
ções para collocação de caixas dPagua e concertos de canalizações 
e de 787, segundas intimações, com multa de 1008, por haverem 
sido desrespeitadas algumas das primeiras. 

A vigilancia exercida sobre o serviço de distribuição domiciliaria 
continúa a produzir os melhores resultados, concorrendo para que 
haja maior regularidade no fornecimento, quer quanto ao volume, 
quer quanto à pressão. 

O quadro a seguir clucidará melhor o modo por que se faz 
O Servico. 
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AR. da 5º linha adductora á caixa de quebra de carga é" 
Mantiquira ; ; vá ] 

o) Ligação, em Vicente. Carvalho, da 5º linha á canalização de 
ia é 50 que abastece [0 reservatorio da Penha; 
 c) Ligação, em Collegio; da 5º linha à eaqialzação mixta que abas- 
tece a Villa Militar ;- dê 

d) Installação das tubuluras dos registra ador es Venturi das ds d 94 
Erlinhas adductoras, em Belford-Roxo ; ' 

«e Constr ucção de tres pilares sob a 5º linha, em Liberdade 
“A Construcção de quatro pilares, em Vicente Carvalho, sendo 
“dous sob a adductora. do Mantiquira e dous sob a linha de 0,50 que - 
E 9 reser vatorio da Penha; 


FERE ja 1 : Ea 
A a e Installação da 4º linha Ra a ponto do do Iguess e 
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j) Reparação de vasamentos, deslocamentos e rupturas nas lindas na 
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de grande diametro. as , 
Tiveram logar, nas cinco grandes adductoras, 773 ccients, eme di 


Le ua Ê 
“forme mostra o resumo abaixo. 


Quadro synoptico dos nidentês occorridos nas linhas | 
adductoras durante o anno de 1914 
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o augmento do: numero de accidentes na 1º linha originou-se da, 
sa da cóta de chegada e, portanto, da linha piezometrica, com 
a transposição da 5º para a 1º em Praia Pequena, de par com os in- 
convenientes resultantes da alimentação em marcha, de uma linha 


Es 


prateado o augmento dos accidentes na 3º ainda se pode attri- 
- buir, em parte, ao seu mão estado na Vargem do Barão; o conside- 
-ravela accrescimo de accidentes, porém, na 5º canalização , veio mais 
uma vez confirmar as minhas Ea e justificar os varios pedidos 


o O resumo ada serviços executados pelas turmas PRE conservação: 
“consta do quadro seguinte: 
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Quadro demonstrativo dos serviços feitos pelas turmas dos encanamentos adductoras durante o anno de 1914 
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RUPTURAS DESLOCAMENTOS 


oem MA xomas 
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| ADMINISERAÇÃO DE FLORESTAS — Nas administrações de flor: 
“em numero de 5, os serviços tiveram perfeito andamento, 
“vereis no correr deste relatorio 

4º Apministração — S. Pedro — Os trabalhos 
vação constam dos quadros abaixo: 


sas , 
conforme 


normaes de conser- 


s 
. 


vação exe- 
“cutados na administração de florestas de S, Pedro 


durante o anno de 1914 


“Quadro demonstrativo dos serviços de conser 
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“Quadro demonstrativo das lavagens e desobstrucções AR o 


Ca 


presas, canaes e caixas da administração c de a dro 
“o ” 
afuranto O anno de 1914 ADA [e é 
os e NUMERO DE | e 
o j NOMES ESPECIFICAÇÕES LAY AGENE | RETIR ADOS 1 
E | 4 6 Fa ud 
ei = 2 
E: ae São Pedro.,........... [Represa n. 1 (antiga)... “2 = 8 
E DE ADO ED oia pps pude o o» » 2 (nova)... .el 1 ea 24 
» , ) b 
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DDD arsesisosesRadoD SUPOFIOr, comun soe 3 » 
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| Somma . EE | — 9 24 
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| Além desses serviços foram feitos os seguintes : Aa 
Mk 4 
! a) Reparação de caminhos , 


b) Extracção de dormentes de páos E aid no trecho da EM 
ferrea entre a estação e a base do plano inclinado ; 
à c) Substituição de dormentes roliços no trecho acima alludido ; 
| d) Reparação de cercas; 
e) Reparação da cozinha da casa de um asia 
/) Extincção de incendio nas florestas ; 
E + 4) Construcção de um rancho na represa velha ; | 
h) Construeção de um abrigo para materiaes ; Pa 
ti) Reparação da represa n.2 (nova). À 


As observações meteorologicas registradas constam de quadro 
annexo. a A, 
2º Apmisistração — Rio do Ouro — Os quadros abaixo resumem 


os trabalhos normaes de conservação. 


ivo dos serviços de conservação exe- 
administração de florestas do Rio, do Ouro . 
“o anno de 1914. 
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Quadro demonstrativo das lavagens e desobstrucções "nas 
represas, canaes e caixas da administração do Rio 
do Ouro durante o anno de 1914 


VOLUMES 


NOMES ESPECIFICAÇÕES ep ge am = 
LAVAGENS M: | 
E O E 
Rio do Ouro. ........««|Represa,..... .. MPE TRES 1 1900. 
-» DO putosspiano a Caixa de areia... ...secso 1 0,250 
Santo Antonio.........|Hepresa..... aus caiitiaoo s 4 0,500 
Soldado... seres» é po ce th ia =» eae RAR 1 0,500 
NOT. pocrreser os Et Dra saio ea ER ais 2 1,300 
FIORBPÃO um sites antas DS Doris asd QUE ) 12,000 
Cachosifa..serssmess i » da Boa Vista..... | 3,500 
» anda» Rios 'q » do S4bmoO-psaseve í 7,000 
» cessa roses «|Caixa de areia do Sabino, | 1 0,500 
| 
ANNIDA :sudsk cassa diana: com-vcsustarFanos A 41 27,050 
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Outros servicos foram feitos, a saber : 


a) Conservação do jardim ; 

b) Construeção de muro de arrimo no aterro proximo ao propr io 
nacional que serve de residencia ao administrador ; 

c) Reparação de cercas : 

d) Extracção de sapê para cobertura dos ranchos existentes no 
jardim e adjacencias ; d 

e) Reparação da caixa de areia do canal de descarga do reserva- 

mio ; 

f) Reparação de um boeiro no caminho da represa de Santo An- 
tono ; 

q) Assentamentos de laminas delgadas sobre os vertedores das 
represas de Limeira, Honorio, Soldado, Nery e Santo Antonio ; 

h) Conservação de caminhos ; 

à) Jxtincção de formiguciros ; 


peito para gia de materiaes ; de uma Ein de 
a caixa de areia 6 a adductora geral; de revestimento , 
va 0 corrego da Limeira para a bacia do Honorio e 
a Ea a qolegtçita para ea ua de 
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- 446.500 
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"* Quadro demonstrativo das lavagens e desobstruoções nas 


represas, canaes e caixas da administração de flo- 
restas de Tinguá durante o anno de 1914 Pê. 


NOMES | ESPECIFICAÇÕES | DE A tar ' 
LAVAGENS E 


TR RR 1 Fo 
Brava. ...creera soco. REPRESA, .o ooo ren eee 2 E) 64 
Boa Esperança.........) E ASA RR a 2 5 
Bacurubú..,......isa ATIRE RE 2 : ' 

» RE e E 4 2 
ao ARA PR REA Represa.......... PE | 3 

Das Soho +» + AQUEdnCio,..,...cicrs rel 1 ab 
Giro comprido. ........|Represa...... Rc 2 - k 
Honorio Bicalho....... Caixa........ De a rtIso i 3 
José Bulhões. ,.........] » o ME er 1 2 
Macuco. ..............«|Represa... PP EE Erro 4 12 
SAP Pt de sas E E : 2 3 
Serra Velha,........,.] » SEI”, E SE 4 43 


Outros serviços, taes como os abaixo enumerados, foram feitos, 
a saber: de 

«) Continuação da reconstrueção das casas dos guardas de Bar- 
relão e José Bulhões : 

b) Reparação de um vasamento no encanamento de Boa Esperanca: 

e) Reconstrucção de um boiero no ramal ferreo de Bacurubú ; 

dl) Reconstrucção de um muro de arrimo junto ao proprio nacio- 
nal que serve de residencia ao administrador E | 

e) Extincção de incendio nas matas: 

/) Reparação de cercas ; e 


- 
, 
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Reparação de caminhos ; 
hj Concerto da casa do Guarda de Colomy ; 

a pe “Instalação de manilhas no caminho da represa da Ponte onde 
- se deu a queda de uma barreira ; 
Í) Reparação de um pontilhão no caminho da represa da Serra 
Velha ; 
h) Reconstrucção de dous pontilhões no caminho da represa do 
ag : 
-!) Reparação de um vasamento na vargem de Cantagallo ; 
-m) Preparo e collocação de cancellas na estrada do Commercio e 
“em diversos caminhos ; Ê 
n) Substituição da canalização de ferro galvanizado da casa de 
“residencia do administrador por outra de maior diametro ; 

É Pintura da casa de residencia do administrador ; 

Ra ha ApMinisTRÇÃO — XEREM — Os trabalhos normaes de conservação 
e podem ser assim resumidos : 
; Quadro demonstrativo dos serviços de conservação exe- 
cutados na administração de florestas de Xerem du- 


» vante o anno de 1914 
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— Poram, além destes, levados a effeito mais os seguintes servicos: 


À a) Extinccão de formigueiros ; - 
») Reparação de caminhos ; 
e) Reparação de cercas ; 


» 
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LER 
d Roriis em pontilhões » no Eid do dd K 4 va 
e) Extinccão de incendio nas Horestás. 


CA administração continda a resentir-se da falta RI rev ali Sa 

do b ba da bacia, á montante da represa de João Pinto; 

strueção de ima ponte economica sobre o rio Registro; de im aee 

de estrada de rodagem ; ; de uma caixa de decantação para as aguas 

provindas do João Pinto e da elevação da extr ERNo do tubo addnetor — e 

nas caixas circulares iniciaes, 40" e 
Bt ADMINISTRAÇÃO - — Mantiquira — Os quadros abaixo contém: os. 


trabalhos regulares de conservação executados. : 


ve 


, | à A 

Quadro demonstrativo dos serviços de conservação exe-. 
cutados na administração de florestas do fia cpa 1 4 
ra durante o anno de 1914 
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- as cinco 


Diagramma DOS FORNECIMENTOS MEDIOS DIARIOS 
DAS CINCO KINHAS ADDUETORAS E DE CaDa UMA 
DE PER-SI DURANTE O ANNO DE 1914 
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! adro demonstrativo das lavagens e desobstrucções nas 
— Yeprezas, caixas e canaes da administração de flo- 
— estas do Mantiquira durante o anno de 1914 


VOLUMES * 
NUMERO DE, RETIRADOS 


à ra ESPERO” | TAVAGENS 
CAÇÕES iii at Nie 
QUES MS 
RR ss spa sro... «Represa .... . 99.400 
BRR... de ao Rr 4) 24,000 
Somma-...+. f 4)  4214,000 
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A — Diversos serviços, além dos citados, foram feitos, a saber : 


Reparação de caminhos é plantio de eucalyptus ; 
os p 
) xtincção de RE eueiros. A 


e das Mes represas e de tor mar o projec pelado clarifaa 
tiquira em caixa de decantação, de accôrdo com o orçamento 
esse fim foi organizado. 


Fornecimento d'agua 


Meprcões — Com a instalação de hydrometros nas linhas 4º e De. 
am todas as adductoras providas de medidores Ventnri. 

am o hydrometro relativo á 5º linha começou a funceionar a partir de 
do Maio e o relativo à 4º desde 24 de Setembro ; datam, portanto, 
épocas as medições mais rigorosas dos volumes” adduzidos. 
los os medidores funccionaram com grande regularidade, sendo 
ammas archivados semanalmente neste Escriptorio . ç 
4 Vora, ADDUZIDO — As cinco grandes linhas adductoras recébe- 
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Ef Minha Sosa messes een enr circo nro arcam 13.932.880 
à 11.214,000 
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11.932.440" 
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3º q , 4 1 
D cusrenpossorapanscssasuêncenanoscna 
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4 remneeenenanecencnnrennnesasannaes 
DB“ » 


SA» É: pie pó mes via arma (a SETOR 0 E O 32.691 


Dn ER o ER à “169.395 ” 


A 3º linha, a partir de 14 de J Edo: páscoa a alimentar 0 reserva- 
torio do Pedregulho, ea 1, a começar de 27 do mesmo mez, Os reser- 
vatorios de Engenho de Dentro, Penha e Villa Militar. É: 

O resumo que se segue encerra o movimento geral das águas 
nas cinco grandes linhas adductoras. 


Quadro demonstrativo do movimento mensal das aguas. 
nas tres linhas de 0",80, na 4” linha mixta de o", so 
e 0",90 e na 5º linha de 0”,90 de diametro durante 
o anno de 1914] 


Recebimento nas origens 


4º LINHA 2a LINHA 3a LINHA 42 LINHA Da LINHA 


Ms Ms Mº 
Janeiro,........»=) 1.188.060] 1.069.440 So. 1,074,524 


Feverciro.......»»| 1.069.400] 958.400 020] 90L.441 
Março...sesacseoo] 1.850.560] 1.052.480 1.032.620 
Abrilecsesecrenseo) 4.285.020] 4.022.660] 4, | 1.127.925 
Maio....sceosec=) 4.302.500] 1.088.480] 4.242: 1.093.800 
Junhos.eseeertes) 4.044.080] 4.015.320]  4.446.: 1.285.980 
Júlho....s..o0..e) 4215.7140] 843.880 6 651.083 
Agosto... ce...) 4.019.280) 723.060] 7 469.405 
Seterabro.........) 977.540] 676.940 E 554.206 
Outubro... ......:] 4.062.580] 740.420 À 1.115.340 
Novembro... ....» 4.227,890 947.040] 4.049.640] 4.401.200 
Dezombro.........] 1.951,040] 4.058.480] 4.217.200] 1.676.960 


Somma,...«....=) 43.032.850] 14.244.000] 42.278.800] 42.471,1435] 41.9032.440] 61.829,955 


Médias diarias... dk 30.723 
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SHAGRAMMA DOS FORNECIMENTOS DE CADA UMA DAS LINHAS ADDUCTORAS 
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E DAS CINCO CONJUNCTAMENTE DURANTE OS ANNOS DE 1905- 
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JBIAGRAMMA DOS FORNECIMENTOS MENSAES DE CADA UMA DAS LINHAS 
ADDUCTORAS DURANTE O ANNO DE 
1914 
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) têm- -se os resultados aços no quadro +: 
cargas totaes e médias em 193 e 194. 


ati vo: ae descargas totaes e medias em 
1913 e 1914 


Annual Annual 


Média diaria 
Média diaria 


ev «14. 900.560/40.823/43.032.880]38.172] 967.680 
[12.420 .280/34.028]14.214,000]30.723] 4.206.280 


cecn tear ao: |13.611.860/37.202]12.278.800]33.630] 1.333.060 


« [14,249 .992]39.04/12.471.135 34.167] 778.857] +. 
9.654.440]26.450/41.932.440/32.691] 2.278.000 


4% 


| todas menores volumes do que no anno anterior, o que 
explica pela grande estiagem occorrida em 191k; a unica que 
e a sua descarga augmentada foi a 5º, pela elevação de carga 
esultante da diminuição da cóta de chegada. 
“Ná descarga relativa à 4 adductora, porém, não se acham, 
omo. nos annos anteriores, computados os fornecimentos ás bombas 
“ee torias até 24 de Setembro, época em que, começando a func- 
mar o medidor Venturi, teve inicio o registro daquella. contri- 
b lição, e, por conseguinte, 0 acerescimo de volume. * 
— Os diagrammas seguintes mostram: 
X IT. Os fornecimentos mensaes durante o anno de 1913; 
RO. os fornecimentos médios diarios durante o anno de 191%; 
HI. Os fornecimentos médios mensaes em 1913 e 1914; 
2" NW.o0 fornecimentos totaes das cinco linhas e de Guia uma àso- 
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PiGite, | de 1905 a 19144. 


: HRRE É EE to RPE 
“Bacias armação e drograph pri erem 

ER Mantiquira. foram. medidas as lescargas d dos mananciae | 
+ DA “citados no periodo de major estiagem : Ea gl 8 É + e tda 


> d ps 
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Quadro das descargas dos mananciaes das bacias | hyd 
graphicas dos rios Xerem e Mantiquira 


as, 


DESIGNAÇÃO 


' b 
Dacia do Xerem: 


TA “Cardoso, ....... 10 de Agosto de 1914] 
by E. Perpetua. Eber 28 de Julho de 4914) 


10 de Agosto de 1914 


o Bittencourt. .... 


ja do Mantiquira: SALAO 
=. A 
Rio Matto Grosso 4º ri- ta E | 
Beirão.......... Re TR 44 de Julho de 4914] 4.600,500 Vertedor de paredes 
| delgadas - 4 


Rio Matto Grosso — 2º ri-| 
DENCODS Ros» nER ne» siso 14 -de Julho de 1914) 


pão 


.460.300/ Vertedor de paredes 
delgadas Eai Ê 


1.270.500/Medição directa 


Corrego Aniceto, ....... 28 de Julho de 1944 e 
» Guerra,........|28 de Julho de 1944] 1.270.500] » MRE 
» California. ,..... [10 de Agosto de 1914) 4,542.800] » mo. 4 
Infiltr ações do Manti- 
|28 de Julho de 1944] 1.800.000)» o 
128 b: 


fly Fstudos preliminares foram feitos para captação dos corregos 

Aniceto e Guerra, bem .como para o aproveitamento das aguas 6 
infiltrações da bacia hydrographica do Mantiquira, à jusante das 
represas. & | 
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1ento Pague à Hlha é Paquetá 


y 


[ue rel as aguas dos rios Sur uhy, para alimentar 0 
istr uidor em Paquetá, tem 21.471 metros de extensão, 


Trechos Diametro - EE TR 
. M 


é Nos ontinente......c..... costececleoo 0,12 18,280 
uid, A RR 0,063 4.320 
; 0,12 8H 


21,471 


. MOVIMENTO 
TO LIMPEZA o 

ROÇADO CAPINAÇÃO DE TERRA 

A Me |. Me NO 


430,00 
E ERR ia | 239,00] 
4 230,000 
— 350,000] 
“230,00 
600,006 
214000]: 280,000 
BRR a ae 18.000] ” 460,00] 300,00 
simbro. «.s.il (46 PR 2. — 460,000 
| f 430,000]  430,000 
350,00) 350,00) — 
240,00] 240,000]  — 
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Quadro demonstrativo das lavagens e desobstrucç mao 
represa e caixa da linha adductora. de Suruhy du- q 


a 


— 48 =. 


rante o anno. de 1914 di Ê 
TRES 
e 4 NUMERO | VOLUMES | 
NOVES | ESPECIFICAÇÃO DE LAVAGENS) RETIRADOS: ( 
p | j ) , E 
E 
! Ed E 4 
Rio Suruhy............-«|Represa..cc.cecers ses + RR! 
q E 
» o PERES E Do é DAR None CATA Eoacorad 8 | = 
A é “4 


ERRO. dire — oo 18 


Além desses servicos foram executados os seguintes : 
a) Assentamento de « stand-pipe » no inicio da adductora de O”, 12; 


h) Reparação de vasamentos, deslocamentos e rupturas ; = 
c) Sondagens de brejos ; ; 
d) Installação de balisas no trecho maritimo ; a 


e) Assentamento de uma peça especial no pavimento terreo do 
posto manometrico de S. Francisco ; 
f) Assentamento de uma peça especial, em Paquetá, numa caixa 
que mede 3º,20x1º,44 em planta ; 
9) Rebaixamento e melhoramento da linha adductora no Brejo 
[o Grande ; 
: h) Installação de uma divisão provisoria de madeira no Escri- 


f 
4 
" 
| 
f 
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W ptorio ; 
à) Concertos de dous botes ; 
, j) Revisão e reparação de todos os flanges das linhas a q 
E: k) Installação de dous manometros; 
!) Distribuição de 20 tubos de 0",12, ao longo da linha addu- 
; ctora do rio Suruhys 
Carece ainda a administração dos seguintes melhoramentos 
que reputo urgentes : estabelecimento de uma linda de tubos que 
permitta a lavagem da caixa de decantação sem interrupção do forne- 
cimento geral ; conclusão dos aterros dos Brejos Grande e Cambucá ; 
construcção de caixas para valvulas de descargas ; construeção de 
uma ponte de madeira, para atracação, em S. Francisco ; acquisição 


O PRM” eim 


Ted 1 ai 


uma lancha a gazolina afim de reduzir o tempo gasto nas reparações 
%, consequentemente, as despesas de custeio; lancamento da 3º linha 
“submarina no intuito de tornar constante a alimentação do reserva- 


* adductoras. 
Os accidentes occorridos na canalização vão consignados nos 


VASAMENTOS 
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x E RC 
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Je cá a E E a 
LINHAS a E = á Es E OBSERVAÇÕES 
| ms [1 E | 
pe ljêéla Ê 
A a: a 
8 “a 
“RR 
— No continente....... 3 318) SA 7] 5) 383) Adductora de 0,12 entre a 
as origeme S. Francisco, 
E QDixeita). ams. >. A a — = | — Trecho submarino entra 
“1 Ná S. Francisco e Paquetá, 
» “Submarigas..s. e)  — | — o — — Trecho submarino entre 
“a l e! » S. Francisco e Paqueti. 
E (Esquerda) Bora PRRÇS — = — 9 9] Trecho entre 0 litoral e o 


veservatorio, 


Quadro comparativo dos accidentes decorridos na. linha 
adductora do rio Suruhy nos annos de 1918 e. 1914 j 


LINHAS 


Vasamentos 
Deslocamentos 
Rupturas 
Vasamentos 


No continonte....,..«. ab bico vp n/60s 
(Direita) REM» 

Submarinas......vu... PES Estud Sad 
(Emmedá)..i.cermesiaro o ' 

Na UBS.csesesssccnsraneér sssesado 


ADE EPE PPP ça á 


Nora — Houve engano, qua foi corrigido, nos aaa relativos aos annos” 
anteriores a 1914, 

Este quadro mostra um sensivel decrescimento no numero de 
accidentes, o qual baixou de 826 para 346, o que demonstra os be- 
neficios recebidos pela linha adductora durante o anno de 1914. 

Das rupturas occorridas no mar, nove tiveram Jogar na linha 
esquerda (Magé), sendo dous no trecho ultimamente assentado e 
quatro na linha direita (Mauá). 

As rupturas na adductora terrestre foram devidas a grandes 
arvores que cahiram sobre os tubos. : 

O resumo seguinte demonstra as despesas totaes € miódiás no 
trecho submarino de 1910 a 1914, 
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dro. demonstrativo das despesas de conservação do 


“trecho Submarino de 1910 a 1914 


q Pr 


E E perca 
“ [a 
A 
á DESPESA 
Q 
NNOS & 
a O a nono SS 
[e] 3 
p o tio É 
E Annual Mensal |Por accidento 
PSC a )] a , 
RES EME ao comer) 5. 48) 28:8088080 2:A86S056]  4:087825 
Pneus nano RB) A3:NMOBDAS] 3: 6268712] A:ThOSSA 
emeomreneeenneran) 43) 49:7568000)  4:0408333]  41:5108602 
enccecrsene] 40) 3:9268200) 3278483] 3008620 | 
eemeemersarerreoa) AB] 3:6708000] 3058] amaga3o O 


s Os E Eblhos: aos quaes acabo de me referir e, consequente- á 
+ menos longas as interrupções de fornecimento, sempre se- É 
de desagradaveis reclamações por parto do publico. 
Encarando-se a mesma acquisição sómente pelo lado economico , 
logico negar a conveniencia de despender-se, de uma só Voz, 
, valor approximado de uma lancha, para evitar um dis-. 
o “pg, permanente, de cerca de ea contos de réis 
gaood 


OBRAS NOVAS 


om a mais rigorosa, economia, foram executadas as seguintes : 


“Caixa de quebra de carga-da 5º tinha — Fixada a posição da 
de e da ara do MAnHquira, foi clla construida de. 


A obra foi feita de concreto, na proporção de 1:2: Uh 
Os: “servicos iniciados em 9 de Fevereiro ficaram coneluidos em. a b 


de Abril de 1914, tendo custado 5:125$071. RA Ars 
Os principaes elementos technicos relativos à caixa de quebra 
carga são : | a 
Secção em planta 32,00x 57,00 = 
Aitura acima do fundo e 2,40 
Cóta do capeamento.......-.......cerera ; 123,250 — 
» » tubo adductor ass, 000. 
de descarga 129,850 
fundo da caixa pe 4 
nivel d'agua 


b) Captação do corrego Aniceto — O corrego Aniceto pertence. 
á bacia hydrographica do rio Mantiquira, tendo a sua confluencia á 
jusante das cachoeiras da Fazenda, do Meio e do Ribeiro, já car 
ptadas. 

A descarga desse manancial, medida directamente na dado 
estiagem de 1914, accusou um volume de 1.270.000 litros em a 
horas e, como o Mantiquira, em tal época, não désse sobras, foi resol. 
vido o seu aproveitamento. 


Os principaes elementos technicos relativos às obras executadas 
são : 


REPRESA 


Typo vertedor, de paramento interno vertical e externo curvi- 
lineo, construida de alvenaria ordinaria. e argamassa de 1:3 de ci- 
mento e areia : 


Comprimento total pelo eixo........ ai O Pa no 
Largura do vertedor 
Altura do muro.. 
Espessura da soleira 
Altitude da soleira 
» do capeamento 
» — da tomada d'agua 
Altura maxima sobre a sapata 
» da fundação 
» — total da represa,..... wc... RR» Pat, «fold 5 
Largura da fundação 


Lixna avpucrora — À linha adductora comprehente dous trechos: 
o primeiro, de 0",13 de diametro e de 336” ,500 de extensão, entre a 


represa e uma pequena caixa circular de dous metros de diametro, des- 
“o ba 


nível piezometrico na altitude de tam 682: 0 se- 
de diametro, com 177" ,500 de extensão, entre a 


e elevação do nivel piezometrico e a caixa de quebra 
à adductora. j 


descarga calculada do primeiro trecho é de 20 e a do segundo 
litros por segundo, justicando o emprego dos diametros de 0m,13 
a necessidade de aproveitar tubos existentes em stock e a es-. 
recursos orcamentarios para adquirir novos. 
ES o ados em 5 de Novembro e 1914 custaram aos 


strucção de uma guarita para signaes semaphoricos. 


" Estrada de Ferro do Rio do Ouro 


pre 


anno de 1914 


Trechos 
' - Klm. 
jú a S. Pedro....ceeresenentter audi RR tao OA 
-José Bulhões a Tinguá......crescenentenenes ses ARç29D 
resa-Rio do Ouro à Represa. ...eccuenererensenero a 2,47% 


o Estrada, de Fetro Central do Brasil. PEREIRA, 


pi EA : E 


Liberdado a Alfredo Maia, parte trafegada pela Estrada de Peso á , 
do Rio do OUBOSS 24.) 7ab» E, PR ASS, DO Free o ce Ses RA Em 
Ramal da Penha—Vicente Carvalho à Fazenda Grande, ... PP AR - 6,403 
» de D. Anna Nery—Bemfica á D. Anna Nery....... Vos ent 
» do Xerem-Belford-Roxo ao Galrão....... PRERPRRRIÇE Co. E 99 
» » Engenho de Dentro—Inhaúma a Engenho de Dentro. ... “E »400 
Sub-ramal do João Pinto. .... SP ÇA Ens q:5 a io aDido 5, 667. 
» » » Registro..... Ae nora qui Era dei se 1,484 
Desvios e triangulos de reversão. ......ccccceceereneerseos RR TO o 


“PR E Dr Rato DRE gor EE RRRRa MADRE PRO DO) 1 


Dos 142,393 acham-se: 

Em trafego geral 99,084 
» »  exelusivamente de passageiros. ..... Ms dm RRRPMRRES O) 
» » de mercadorias......... anca Ta SRA de e e EFE h,719 
» serviço exclusivamente dos encanamentos........c.ceres . 20,058 


» desvios e triangulos de reversão es 6,843. 


Total suas. rj a o .. ese. es Ure... tes 142,393 


Tem a Estrada 


Linha em trafego... ....... a SO AP MR E o SR na o ras dê 142,393 
rp RO O MEIO RR DR SS PT SO RS A ED 9,24% 


Linha da Estrada de Ferro Rio do Ouro..... EESTI AE ed fporvd RAQUILTO 


SERVIÇOS DE TRANSPORTES — Os serviços de transportes correram, 
em geral, com grande regularidade, não se tendo a registrar recla- 
mações por parte do publico. 

Tal regularidade foi a consequencia logica da regulamentação dos 
serviços, da perfeita adaptação do pessoal e sobretudo do augmento 
do material rodante, gracas 4 solicitude com que a Estrada de Ferro 
Central do Brasil attendeu aos nossos justos reclamos. 

Os transportes de lenha e carvão que em 1912 eram feitos com 
atraso de um mez, que em 4913 melhoraram com a acquisição de 
18 wagons pranchas à firma Trajano de Medeiros & Comp., foram, 
durante o correr do anno de 1914, feitos com a desejavel presteza, o 
que determinou a perda do deposito por parte de alguns expeditores, 
habituados a sólicitar wagões com muita: antecedenceia, antes mesmo 
de terem. as mercadorias depositadas às margens da linha ferrea. 

Em 21 de Janeiro foi celebrado entre a Repartição de Aguas e 
Obras Publicas ce a American Rolling Mill Comp., Limited, um termo 
de ajuste para que os wagões da Linha Auxiliar circulem no trecho 
da Estrada de Ferro Rio do Ouro, comprehendendo as estações de Li- 
berdade e Cajú. . 


Theodoro riu, foi a o pe pi provisorio de 
uzamento com os trilhos da Estrada de Ferro Rio do Ouro, no 
denominado Retiro Saudoso 

Et de, Abr il, devidamente autor ço pa Ministerio da 


e o iate desprovidas de recursos. 

- Em 2 de Outubro foi inaugurada uma estação construida de 

brdo com 0 novo typo adoptado, a qual recebeu a designação de 

o por se achar situada no valle do rio d'esse nome. 

— Houve, assim, uma mudança da estação do valle do Mantiquira 

para o do Xerém, mais prospero e menos palustre no local escolhido .. 
— As paradas ainda se acham todas desprovidas de plataformas e 

ibrigos, tala deficiencia, dos recursos concedidos à Divisão. 

E» TaRIrAS — Ainda se acham em vigor as antigas tarifas da Central” 
do Brasil, approvadas pelo decreto n. 6. TH, de 21 de Novembro de 

907, e mandadas adoptar na Rio do Ouro, no que lhe fosse appli- 

avel, por meio do aviso n. 394, de 34 de Dezembro de 1909. 

E Estas tarifas, já condemnadas pela propr ia Central do Brasil, 
— carecem de mudança radical. 

Movimento — O horario que ainda vigora é o mesmo organizado 

n 20 de Março de 1908. 

| E" urgente a sua alteração, tendo-se em vista O augmento do 

nero de trens de súburbios para Belford-Roxo c à mudança da 

ção inicial para Praia Formosa, providencias sem as quaes não será 

prçl o desenvolvimento da Estrada de Ferro om do Ouro. 


VS a E O AS “o 4 
“ARS 
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Circularam nas linhas da estrada, durante o anno, 7. 104 trens u 
diversos, com o percurso de 192.230 kilometros, o que corresponde ão 
média diaria de 19,46 trens, conforme demonstram os quadros exis- 
tentes no archivo da Divisão, ER 
E Os accidentes occorridos durante o anno vão enumerados no | 
resumo que se segue: Ra 


ir — 


o “ 
E R Ê E MEZ á LOCAL DO ACCIDENTE NATUREZA DO ACCIDENTE 
É EA 
k mm A ? 2 
47| Janeiro. ......| 1914 |Kilometro 5l......000..... e. |Descarrilamento do truck do o) 
j ; nest Eca um carro da serie II. p 
A q q 
28 2] Ab|Fevereiro..... » |Praia Pequena.c.sccsvoress Descarrilamento dos: trucks da É , 
a locomotiva nm. 5. Far ] 
F O! CEO Abril....s.00x » [Estação Engenho do Matto|Descarrilamento do mm truck mM 
do carro n. 5, serie F. h 
| | Bl, BIMaloSa =» os » |Kilometro 55.............«»|Descarrilamento do carro ns 
E da serie F 
5 dl ARE AS » » 3heccrresco. 00... | Descarrilamento do carro n. ” 
R - da serie H p 
E 
4 6] 45|Junho........] > » Bcsescecso ee... | Descarrilamento do caro n, 4 
! da serie F. 
* MD) » ssvammmo] UP MR RD E o |Contusões em uma licê 
p' que se achava na linha, 
y s 4 Agosto, .,..,. » |Paradao-Baby,.siccosc.seso, Descarrilamento de vi das 
rodas de jogo de guia de 
, uma locomotiva, 
l 9] 22Julho,........|) -» |Kilomeiro 22.......0-.c0++ | Contusões em um homem que 
' | se achava na linha. 
' 10] “SAgosto.......| » » Decsereer ro. 1... |Contusões em um homem que 
= “se achava na linha. 
, 41]  2]Outubro...... » [Estação de Xerem...... ..-|Descarrilamento das rodas 
| = motrizes da locomotiva n, 9 
da serio F., l 
: SN VR coesa) So » » » .1..+++.. | Descarrilamento de um truck 
à | do carro n, 9, serie F, 
f ços ET 
; é a E | 
TeLecrarno — À extensão das linhas telegraphicas, de 0,004 de 
diametro, de fio de ferro zincado, era, em 31 de Dezembro, de | 
; 115.447m 80, | 
Ê Os serviços de conservação correram com regularidade, não se 
10 | 
b tendo feito grandes melhoramentos nas linhas por falta de material. 
F 
A linha de sinetas de alarme, tambem de fio de férro zincado de 
; 0=,004 de diametro, foi augmentada de 12.655",40 com a construcção 
: do trecho entre Irajá e Belford-Roxo, ponto terminal da zona sub- 


urbana. Tal construeção permittiu a installação de sinetas de alarme 
nas estações de Areal, Pavuna e Belford-Roxo. 2 
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le Reina da administr audio da Re via Pg 
“locomotiva, recebida em 15 do mez acima referido, figura no 
1. 44, foi construida cm 1892, tendo já, portanto, - 22 
hos ; está soffrendo grandes reparações antes de entrar 
wagons — Em 31 de Dezembro, conforme mostra o quadro 
ssuia a estrada. 136 vehiculos, dos quaes estiveram em ser- 
iguardando reparos 31 c em reparação 8. 
quadro demonstra que desses 136 vehiculos se acham em 
o 90, em regular 15, em mão 23 c em reparação 8. 
a cessão feita pela Estrada de Ferro Central do Brasil de 20 . 
chados serie F, &, ser ic K, de chapas de aço, para inflamma- 
2 pranchas serie L, de 24.000 kilogrammas de lotação, regu- 
a Estrada de Ferro Rio d Ouro o seu serviço. de «transportes de 


ara. Ri porém, o serviço de transporte de passageiros, 
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Percurso das locomotivas 


NUMERO PERCURSO 
DE TRENS | | EM KILOMETROS 


—  ORDINARIAS x é 
ki; “2.608 | 48,616 
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O resumo que se descia mostra o numero de. locomotivas - em. 
servico e os percursos totaes médios e mensaes durante o anno 
de 1914. 


pa NUMERO 
DESIGNAÇÃO DE 
— LOCÔMOTIVAS 
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Locomotivas que pa até 20.000 kilo- 
DELFOS mas bic an E pre 

Locomotivas que percorreram “de 20,000 a 
30.000 kilometros. ..ecunenerossersera 


Totaes....... emerertrecee renas 


Média mensal., 


Percurso nos vemicuLos— Em 1914 o percurso total dos veliculos 
foi de 645.666 kilometros, assim discriminados : 
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SERVIÇOS 
riem 


DESIGNAÇÃO DE PASSAGEIROS E CARGAS| DE LASTRO E OUTROS 


Numero | Percurso | Numero | Percurso 


no 2 4.196 
2.109 

dé cargas carr Spados: E: 3.520 

» o» VASÃOS. vó aan ta 4,184 

» bagagens..... abc» 5.021 

» ANIMA OS, ..«ccoreso e: 41 


92.897] — | — 
82.867) — | — 
112.408 687] 414.910 
106.492 5H] 10.408 
139.984] — “| — 
25.880 A 


Carros de 1º classe... ..«. aco Rs : 60.100] 


e 


Do fp do MRE 22.496] 620.258 1.238 25.408 
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CONSUMO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE — O consumo de com- 
bustivel e lubrificante, que em 1913 môntou a 50:3808441, desceu 
em 191% a 41:713$593, conforme se verifica do servigo estatistito 


da 

A 
«a 
k 


na Divisão, havendo, portanto, uma differença para Eai 
e. 


rante o) anno de 1914, a 1.808.366 kilogeammas. 
de Abril começaram a depot uma nova caixa E) e 


MR ae co. 89:9118000. 


] RE: EAR ETR OO — D6:6018628 | 
dO 96:5128628 


bs tuição e deslocamentos E supportes das tr fui 
ão das officinas de machinas, ameaçado em sua estabilidade 


ugmento de 29072,80 na área da carpintaria; 
staliedo Co das seguintes machinas recentemente 


— 64 fede 
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Um motor electrico de 10 Pi. P, com Robirude para 300 a: 

rotações, completo, dos fabricantes Liegi & Comp. ; “a EU q 
- Um motor electrico de 45 H. P, com reductor para 300 a Bs 
rotações dos mesmos fabricantes; N my 

Um motor electrico de 40 H. P, com rheostato para o mesmo; f 

Uma machina para cravar rebites até 1º; o 

Uma machina tesoura para cortar chapas, cantoneiras, etc., mo-. 
delo 20 D, n. 13, com motor electrico de 3 H. P., uma reducção de 
velocidade, uma matriz universal e 27 jogos de ferramentas; 

Um apparelho para cortar e Er metaes, denominado soldador 

- autogeneo; , 

/) Conclusão da construcção, iniciada em 1913, de um carro de” 
passageiros de 1º classe, que já se acha em condições de receber o 
respectivo mobiliario ; 

q) Transformação dos carros de 2º classe ns. 5 e 7, adquiridos em 
1913 a Trajano de Medeiros & Comp., em os carros de 1º classe ns. 1 e 2; 

h) Transformação do carro de 4º amo; serie B, em o carro 
de 2º classe, n. 5, serie €; 

i) Grandes reparações nas locomotivas ns. 4 e 7, no carro de 
passageiros n. 1, serie A, nos wagons n. 1, serie E, n. 1, serie H, 
nas pranchas n. 2, serie C, e ns. 13.€ 28, serie o: bem como no auto- 
movel de linha n. 4. 

Estão ainda passando por grandes reparações as locomotivas ns. 9 e 
16, o carro de passageiros n. 6, serie €, as pranchas ns. 18, 19 e 20, 
serie T e o automovel de linha n. 2. 

Os quadros que se seguem encerram as despesas feitas com os ai 
versos serviços inherentes à locomoção. 
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ei serviços extraordinarios para. outras 


ncias da Repartição durante o anno de. 1914 
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DESIGNAÇÃO PESSOAL | MATERIAL TOTAL 


coco] 3358375] 608331] 4318706 
E E dos mauanciaes.| 2378300]. 2718036] -5038336. 
da Revisão da rêde.......... 2.0078625| 1.3028865] 3,3408490 
RR dado Districto, e... Rea 408000] =. | * 108000 “A 
Ro Ra 2:0588425]-1:7238088] 4:0018213 4 


ta AR Er cocvr oo] 479585426] 3:3098320] 8:9515745 
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Via permanente e edificios * 


relatorio dos serviços executados durante o anno de 1913 
i haver o leito da estr ada, anteriormente em más condições de 

lade, pela escassez de lástro e dormentes, melhorado muitó com - 
idencias então tomadas e, ainda mais, julguei necessaria a sub- & 
do. de dg funiaro dous annos consecutivos, na razão de 


isição e o emprego de 13.844 EE 
Como consequencia, aliás prevista, os trabalhos normaes s de con- 
o foram insuficientes para impedir a decadencia de todos os - 
rviços s da via pe a qual não mais offerece as condições de 
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servi Mnadiave a Pare de 89:4138844, conforme demonstra O se 
resumo seguinte : << ME 
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Resumo do orçamento das obras de arte necessarias à 


Estrada de Ferro Rio do Ouro 


DESIGNAÇÃO — | INPORTANCIA | 


Linha Tronco AREAS 

1 E Sobre o rio Timbó...... ri ME ARS dó ta o RA E A 12:3845842 

2 pontes » » » laipú.... E saga Fi Sitios 3:7118050 

sp EM wo» MARE Soo ia So ns quis dao vie, 0 pm nim ia 5:0548856 

Ramal do Tinguá 

k pontes sobre o rio Iguassú (k. ae + dia dia Um o ja PERES 11:150$352 

5 5 » »» » (k. 42 + 7800) secs ensvrorerannca) SAS 59908644 

6 » »  » » Utum (k. 47 + TRA .ces ms prole 17:5168100 

» » » » Anna Felicia ....sessccerercoos ums ... 
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Osservação — Nos orçamentos não foram incluidas as vigas, por isso 
que as é de ferro serão aproveitadas e as de madeira adquiridas pelas verbas 


de cusidão. 


Precisa a Estrada construir pequenos edificios proprios para esta- ; 


ções, evitando que as agencias funccionem em casas alugadas a par- 


ticulares. 

A substituição dos diversos typos de trilhos por um unico, de 
25 k. porm. c. feita até o kg. 16 + 325”, não proseguiu por escassez 
de recursos. 

Os trabalhos ordinarios de conservação se acham especificados no 
resumo abaixo: “us 
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Quadro demonstrativo dos serviços feitos pelas turmas 
de conservação da via permanente durante o anno 
4 Dj 
de 1914 


Especificação Quantidade 


. k 
- Roçamento.,.....meereres ares re manta nênntos 32,203"2,00 
*Capinação,.. 1 A eus nun..." .n.. 230.922m2,00 - AR) 


* Movimento « de terra, esenseseeeserenirsens 2.136,00 
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57. TM, 
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as loneitudinacs limpas 


Bescssnirisereco o ABAMODO » Pile 
* transversaes Ms O 260,00 
reparadas....... EEE PRE O de ASAP 
ituição de dormentes.......cecireoo. 16.244 Ea 
Ei To RD 358. é A 
RED as no Sc pan ba 46,585 +, 4 
» talas de juneção............ 352 
ANDAM ALBA ga rdias a 6.094 CA 
ses trabalhos foram executados os seguintes: 
tir cção de uma estação de aceôrdo com 0 novo typo 
valle do Xerem; | , 


1eção de um desvio junto á nova estação do is - o 4 
lusão do estabelecimento de uma, caixa d'agua em Cajú ; 


' “e 
ção das pontes sobre os rios Santo Antonió e S. Pedro. À 
pesas feitas com os diversos serviços da via permanente vão 
s no quadro seguinte 
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Quadro, demonstrativo das despesas feitas com os diversos 
serviços da via permanente durante o anno de 1914 


ESPECIFICAÇÃO 
ER o RS 


Administração 

Roçamento da linha 
Capinação 

Movimento de terra. 
Nivelamentos de trilhos. . 

- Lastramento ............ iida 
Valletas longitudinaes..... E 


» — transversaes..... 

» abertas. ........ Sade 
Juntas reparadas. . 
Substituição de dormentes. . 

» trilhos 
» grampos.. 
» talas de jun- 


» parafusos .... 
Reparação de edifícios 
» » terramentas.. 
Reparo e nivelamento das cha- 
ves da nova estação de 
Xerom 
Reparação de uma “ponte sobre 
o rio Santo Antonio 
Serviços diversos 
Vigilancia da linha... .. 
Linhas telegraphicas é tele- 
honicas.......cecerecss 
Auxilios às outras secções da 
Estradaga- co». qsccpraõs 


Material em deposito.... 


Despesas totacs 
Obras novas 


Conclusão de uma caixa d'agua 
em Caj 

Construcção de um desvio na 
estação do Xerem. ...... 

Concerto de uma linha de si- 


Grandes reparações 


Reparação de uma ponte sobre 
orioS, P 

Reconstrucção de uma linha 
telephonica 


Somma...- ; 


17:3308250 


6:2038050] 


112:1808392 


112:1808392 


e 


3:4438431 


—[[D"————— 


50:830$969 
6:7238915 


44:1078054 


5198000] 


2:4518490 
2:9708490 


10: 1388601 
8168563 
14:5928281 
9475801 
22:8308986 
41:0098005 
AR 
1:7398024 


308953 


4 2288875 
668409 
+:0918968 
6:0285839 
3:6338600 
4638800 
808000 
2:4778500 
5:4648000 
20:7738681 
6:2038050 


163:0118364. 


156:2875446 


1:4588000 
. 


5868000 
3:1868990 
5:2308990 


1:3518000 
1:6898320 
3:040$320 


tivo das despesas effectuadas E via 
e , ESA “go Na a pd Ee 

com serviços extraordinarios para outras 
MP a A bg | 

ias da Repartição durante o anno de 1914 


" nd X 


“PESSOAL MATERIAL | TOTAL eM ” 

E a 

1:255$000 pa 1:2558000 p: 

y RE o 

1:0088000 — 1:0088200 o 

| | "mí = 1a 

RE 2:2638200)  — 2:2638200 
E 

Tv. 


U 
* 
EN 
+ N E 
n 
us 
teor 
a 
' 
A 
q 
” 
” MA 
x . , 
; .  . 
'  adgtmnis go 
mm . 
k - 
dad a 
ja ã 
3 o 


e me em e = nt = 
dedo pm = EE a ço Rai 


o g A 
a Ea | 
s ) SRS cmd a a: 1 b -— A o ) ' + ] 
ty é - BELSOSO TAF EOF$%00: EGO" T FEÊSGG:OLF 1668900: SE oiii a en e a TEA ROS Ma Do d 
“greseoç:ze Ff nene sn... CES0FO:E uia DE rr rt sa o O 2 id O io o a DER E IS TE TA 
n , E “"e90 *soroyrpo “oque ap seigo seyur| seu sogãpirdos sepuru3 ep mopy 
0%68%297:66 ” coeso coconscucncunio onerar aasa “encon anos conosco cá so “3I6F mo 


| "oyo suoZem souiro “seAmgomodo| mo sogóvardos e ap mopI 
+ q SLEÉSOS: ZE dosveio eps glr viela mis + o Do Anes ue... ORA Re A e 878 e AMO DD A ART DRC E ONO) Pia SequIl 

o E |'soroyipa “solAsap 'seWui| Wa SEAOU SEJgO Op sou) op eaduoo ap wmopy 

| BSCFLLZ: LE, cuca untas PARRA qe SPA Ar mo “970 “sUOBSEM “soJIRD “sBAgOmOCO| *souusTONgoe qu ap uopI 

EBT$OBL: 876 CEEE EEE ERICO 0, assi vo * DOR PE q Rs ROS RD TS TS E u 

: 'sojseputn3 “sooudeada(oy sowporddr op segõeredor sopirvis op Wapy 
6OL$9L9:9EL nora nana. e ee sa de AS O DAR CORE apsop “"ojo “ovôrpun]y op OUJO] *sUOSTM “SoJIrO 

y | SEamouodo| wo “senjotgo 'ogdomodoj vu sogóviedes sopuraS op mapy 
LSLBSTO: STZ da Dão ide bc gado Di alta TS ASA RE REM 4 e E88F opsop 

| “oo “soroyipo “ar op seago 'sequi mo segivirdos sapuras op map] 

E FOLSZEL:E9ER vos cenurosascsdo lb sas s Labs cs data O8GÊTES: VE a ae ss ne eder noRr op *ogajray OP sOrIsuoIjn O sigaom op mor] 
TLoBZIG:9%0" F “cosa jcunnosenu.unu É Tua matei OT ECON cpsop “sorIsusgn à equi op SIGAQUIOJNE 

| “suogem “sodivo *sEAnOmOdO| “sowstutyoem “urpos [EIojem op mop] 
TOSS9GE- coa" F usa na. de AR edi do SA | £88F Opsap “sono é soroyipa 'segdeaso 

|'seurtgo “sorasop 'saemva “sequi( mo SEAOU SEJGO Op tIURIIOdW] 

“ ETRÊGEI:PLL YEGRroF:gRT encena nasn su DR PRENDA 9/3 00 a foS E 6 48,0 nba o Sina no O AE RO ENA AE FIojUU Op map] 
682$196:049 terctercecenioere**"""" "907 WO 0B9]EI7 Op vINjIOgE eurd ogdesedos 'vorydras 

ó |-9109 equi] “oe Op seugo 'ospog *S e nfvo op equi vp oagrutad 09sng. 


f SLNVAOM SOIDLIIGA SOITISNILA 
TYUMO TYLOL  (TYIMALVA q SYN | aLyy aa syugo a SIJAOK OYÓVOLIIDAdSA 
“IDO “OVÓOWODOT| “TLNINYRUAA VIA “o9IAVUL 
q e 
à FIr6r eP oclIquiszad ep TE 942 ONO OP OIN OJIJSH Sp epragsH ep ogsno op OATIVIJSUOM Op cipenty 


i Nieto - 
arrecadada, ..... entcas recesórreriia  180:787$0M 
| a arrecadar..,.sccecsesercoccresaro  100:9345010 
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j: Total. eres ocre ceiuscrecerestntereino 287:7188694 
do sido, em 1913: 


peso das E au 
OI peste 203:9648319 
q Renda à arrecadar. .sscecseseareess 1g:83159%0 - 


neves. 


dali aee és cri acionados sao SOONINORAGO 


DIFFERENÇA EM 1914 . 


cu] 1913 1914 
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PERO 


- VERBAS - at QUANTIDADE PRODUCTO 


167.516 | 54:1578611 


se êhcommendas RENO PAR CPUS a 


dorias em geral.......ccccccccreresioo| 39. 128.145 120:9538$300 


RR A serio sura 4.655 1:3568300, 
DR E cos “o BT 7:9878700 
ER. suor cs evo es + pe 377 4498660 
EOUGRNAS ses 2500. DRE Sn e g — 85:9438250 
ER NA PES AO dra] 2BT;TABSORA 

DR a o o srs DE CA 34:0908600 

EEN ES CEA pia cancro sa naiho DD 


Para mais |Para menos. 


adido: ss... .| 208:9648319] 186:7878614]  — | 47:1768708 
|» aarrocadar.......) 416:8318950] 400:9Mg010]  — | 45:9008940 


ud, EEN 287:T18$624 = 33:0778648 


“= 1ASo 762% 16:9208800 
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Sejá t tivessem sido postas. em pratica : as medidas s 


esta Repartição, a receita não teria soffrido a dependo T je LC 
alludimos, apezar da crise que atravessamos. +54 ir 
Infelizmente a estação inicial da Estrada de Niro Rio do 
ainda permanece em Ponta do Cajú, contra todos os 
nanceiros da União Federal. 
A sua mudança para a Praia Formosa é uma potriia E a que 
se impõe, principalmente em uma época em que todas as attenções a 
se acham voltadas para a reducção de despesas de paso com a eleva- 
cão das receitas. vo ol a 
As porcentagens com que as differentes verbas da receita 
concorreram para a renda geral, em 1913 e 1914, foram : E ' 


4913 ou ) 

WIRPUD LOS; Sado seja ER ao) mio ag ir o 16,84 18,82 
Bagagens e perene a «RP 5,84 
ANÍMAOS, pan adarsicro MA O So 0,36 
Vebiciulof:, . amena Dao ando be SER 

- Mercadorias. ....... E iuto a ita ta fafonio ata mi 
EsloprAtomans Sadus spas mosto Rebites 
Mendas diVersas Sidi tA es cpa vo Es 
Trafego mutuo telegraphico 


Despesa — As despesas de custeio relativas a diversas secções 
da Estrada foram as seguintes : 
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— ; 9:7058566|  9:7058566 
120:5448751] 43:0865019| 133:630$770 

84:0158625| 84.508$113| 168:5238738 

NiasPocmabante.,;-.e defedcc cia | 112:180$392] 44:1078054| 156:2878446 
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e AG , E a 


Somma 316:7508768| 151:4068752/-468:1478520 


Para a despesa total concorreram as seguintes porcentagens : 


O O e o 
bi á 


Locomoção 
Via Permanente. 


PESSOAL 


tb o PRA 9:7058566)  9:7058566 ES) 
eserercevo or...) 120:5448751] 43:0808019] 133:6308770 CR, 
srduscesreeniooo | B4:015$725] 85:50BSIAZ] 168:5D3S7AB 
REA 112:180$392]  44:1078054| 456:0875440 


«| 316:7408768] 451: 4069702 408:1478520 
ova tino “reparações 
| de capital DR eta vio 28:2128450 36: 7998474 65:0115623 


" = 


or kilometro de extensão em tr afego, foram as sêguintes as 


RR es anne +: 3508486 x 
aros jo can RAROS x 4: 1598416. 

o E ERP ab 4:148$485 

E 3:2875710 


onstra a reducção successiva dos gastos de 1:3508486 
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CO, PODA RP oe O RAT 8 
7 Despesa do Bat Dis RR E rc o OABITADSAM & E 
Deficit........ AR cada SOTO E | 
ER ”) 
1912 4 
“Renda bruta........: dba pes Dar cn a O DAMOS sir 
— Despesa do custeio ie MR PEREIRAS RATE 590:02987MH End & 
DR ea N e eniciç  ME 2 — 306:7798006 
E 1913 
vi do” “ : á 
“ Renda brutalizscsecereo RSS nie TE ad 320:796$209 
E Despesa de custeio... ..cssssedrsu rear ta 589:14218995. 
DETRAN e ana qa MST O “A 
rr > E 


As 
Ronda 'DrUBNO . qandia Ta Ls sr prado e pio 287:7188621 aa 
Despesa Jo GuabdlOs..psssssserisisns raças 468: em 


E' notavel a progressão decrescente das diem B; portanto, 
dos deficits. Dou > 

De facto, os gastos, que anteriormente montavam a 65: T1B$29, 
foram progressivamente reduzidos até atingirem ao minimo de 
468:1478520. dd 

Houve, portanto, uma diminuição de 147:5678771.. cai 

O deficit, que na mesma época se elevava a 337; indios! P 
desceu à 180:4288889 em 1914. ae 

Estes algarismos são bastantes eloquentes para animar a ini- 
ciativa dos poderes publicos no louvavel intuito de, desenvolvendo 
os diversos serviços da Estrada de Ferro Rio do Ouro, desonerar 0 
Thesouro Nacional de deficits permanentes susceptiveis de serem 
eliminados . A 

0 quadro seguinte encerra a renda bruta e a despesa de custeio 
e bem assim a respectiva relação ou coefficiente de trafego, desde a" 
inauguração da Estrada, em 1883, até 31 de Dezembro de IML. 


— 75 —— 


Emiohairasivo da renda bruta, liquida e a por- 
“centagem. do custeio desde 1883, quando foi inaugu- 
Bye ado o trafego publico da. Estrada 


RELAÇÃO DO 
SALDO DEFICIT [CUSTEIO PARA A 


| |DESPESA COM O 
GUSTEIO 
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e ES GO: 5] 433:0848039 Ei 72:2048644] 248,07 
134:0608206 Ee 40:8098823] - 434,76 
132:518$250 EE 1:3358828 404,01 
| 127:2658894 = iQ:s77g8ed) 110,97 
128:5418612 sed 3:231$088 102,58 
“136:4208425 =a 39:3259323 440,00 
142:6238165] 41:29 = 76,30 
186:6198549] 5:16 pa 97,03 
E ra|ndão : 5] 263:4398136 ns 27:6588920) 414,00 
«| 239:304$253] 346:9638405 es 107:6598152] 444,00 
“| 180:6628490] 494:6035743 Ea 213:9498253] 273,77 
«| 176:7128310| 584:5044002 pas 407:7958692 330,76 
.| 185:324$448| 793:675$540 Em 608:6518122] 428,42 
182:5308548| 864:8298223 E 682:2988675 473,79 
164:7108092] 908:3118024 eo 743:4308932. 55, H 
tét: :4128426) 523:4018082 Es 381:9888056 370,12 
: “394:1308136 e 215:9068548 265,90 
88| 421:5098798 ES 264:914$040 269,16 
3] 401:5398338 sã 240:4298835 209,77 

42h: 2368787 ps 201:5758551 190,53 
5| 449:9168833 = 206:0488268 188,34 
456:2758075 E 206:2365327 182,48 
Qua: 442: 1328398 as 197: 8498652] 481,00 
| 244:996$320| 452:1078038 — 207:111$638 184,65 
“445:6928200| 513:376$032 Es 97:6838832 123,49 
 439:2538054| 505:9518025] — 66:6978971 115,18 
362:4478346| 483:1398057 Ee 90:1398057] 425,02 
| 427:1938946] 692:1838728 = | 264:9898782] 462,03 
0] 278:4778778] 615:715$291 ae 337:2378513 221,10 
| 283:2508785| 590. 0298791 É 306:7798006 208,23 
«| 320:7968269| 559:1218995 Ea 268:3258726 183,64 
| 287:7188520| 468:1478520 ia 180:4288899 “462,4 


Fabricação de registros 


Os sarah de derivação, de passagem e de penha, pecas com- 
 ponentes de um ramal domiciliario a partir da canalização distribuidora, 
passaram, com grande economia para os cofres publicos, em fins de 
1913 a ser fabricados nas oficinas da Estrada de Ferro Rio do Ouro, 


ne E a 


Depois de varias nsditaçar introduzidas nos primitivos modelos 
foram adoptados typos definitivos e adquiridas a as Edicao machi as, E 
no intuito de facilitar o fabrico : Rai A 77 Ex : 
1 forno automatico ; ade <q 
6 tornos Bull-dog, para bancada ; , 
1 machina de vedar. 
Durante o anno foram fabricados 1.516 registros de oteaçãos 
2.678 de passagem e 6.521 de penna, conforme demonstra o resumo. É 


abaixo : , da 1 
“ ê Y, 


Quadro demonstrativo da quantidade, peso e custo dos | 


registros durante o anno de 1914 + 
: sã. ! 
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& | z Ê w E A 
DESIGNAÇÃO E | É PESO TOTAL| & E CUSTO TOTAL | 
1 - o P = 
4 5 . E 
e +. a pi Es, IN 
» 
E | Kilogs. Kilogs. Í 
Registro de pennas........ — 6.82l 0,730 4.760.330] 38471 22:6348393 
a” da ódo ce 3.678. 0,659 2.423.802] 28286, 8:4078900 
| » » derivação...... 1.616 0,836| 1.267.376 48060, 6:154$960 | 
a "| |=D | 
SORA: cvs .storccs | MT) — | 8.45,508] — |37:4978259 
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Apezar das diversas modificações introduzidas nos typos primi- 

“ tivos, obrigando, consequentemente, à confecção de novos modelos, 

e das difficuldades inherentes ao inicio de todo o serviço, cada peca 

foi fabricada por preço muito inferior ao do mercado, segundo demons- 
tra o resumo seguinte: 


o 
q 


-« 

PREÇOS = 
-< mn s 

Su) s 
z. = E 
o - - pe 
[o] [== = = 

[re] mm mB a 
[e] El = A - 
o = E -< p= 
SIE a DB E 
2 |: E 
& E 
; — 

E . 


O... cce. 000»] 58980] 48060) 18920) 1.516) 2:0108720 
assagem. ............| 28800 28286] $514) 3,078 “A:s00gágo 
Leco oo cvva oro «+ [169000] 3$471/128526] 6.821] 84: 704609 
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tar-se a grande diminuição de custo dos registros | de vs 
“sendo comprados mo mercado á razão de 168' por pç mo | 
far ados nas “a a cargo da 3º Divisão, por 38471, 
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“TOTAL GERAL 


2º CLASSE TOTAL VEN 
a 2.4 
7:04 


IMPOSTO 


Producto 
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3 E 
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| 4:0145825 
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11.075] 3:3038700 LE +: 1085950 a 
13.770 - 3:617855 4:5205000 , 
13.458)  3:9108275 17.408) 5004500 r 
14.832] — 4:0348700 = monsst e 
14.653] 3 sa85195 16 4: 8585000 á a 
14.793] 3:052832 16. 4: 1608080 4 é 
a pe rs ; | 


407.510] Bitsgs6 E 


446.182 42:4588100 
amem BETE DS RES cá j 


s prol o as 
| 49:864$780] 120.943] 44:2038175 140 .26% 54:0875055 — e 
429.100] 53:7625585 


13:5558465| 109.468) 40:2078120 


| 4274598900] 100.262] 34:2778400]/ 422.745] 46:7378300 | 
“10:986$685| 145.006] 37:2775325] 435.477] 48:TAOSTILO 


167.724]  70:5708150 


49:996$725| 146.132] 47:9288825 
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3 Divisão — Estrada de Ferro Rio do Ouro — Renda arrecadada e a arrocadar om 1914 


PAGANDO O RESPECTIVO FRETE POR CONTA DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA UNIÃO TOTAL GERAL 


1º cuasse 2º cLAssE 


peposto 


Namero | Producto | Numero Producto Nomaro Producto [Numero Numero | Producto 
kh . 


Numero Progucto 


Es 
———— 


so. k 
Is 9.7 34378150 — HE ASO)  J:STRSGOS : a :$ o 18600 
08458825 9.033 2: 789592 “ee 10.382)  3:4088350 3328400] 
9008325 a:áaisoss | 11.859] Gohengano! sa 1] [ pues 00) 
6018525 o. 2 k 14,004 1:7h46$550 o) 2138300 5x ; mbosou0] 
sLesATo p . 149 DESSI2M 528100) 3 148200 
9538800] os :ATSESIO 4328350 » 1938700 
7658559 16840 Ê 9235950 
7868950 oa :Mogoso 2278000 
aTas435, 3:8508535 dr essogorO “ 1983 5 at 78890 s 13 7. s:UASMO 
Oglabro esceseoreasementocessenrerneses sOSS251 TESS — 16.405 5 | 7 5 »45 030863 o 17.077] sos 
8088575] 5 4608195 16.270 30787 É 3098 25 ( t 1: ROSSAS 7 PRE] 
s22g425 -+01S1BS 16.519 y 5890 151820 1 - 1 7 : ” 16 + seososo 


me em 


10:0438011 42.53 | 40:0845200 


- 162.472] 5 s Ê 2:3708900 


LE 
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10:994$580 7 38. 0228375 135.4 U 1:8598900) 


10:0918768 o 35:7178320) 


| 122.408] 45:809S2AS 3:4635700 
RR , | 
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Em Aga se nessnanseenes veneeeeeeoo | 25 7487 ] mbMgg00) 170 048] « o 3 ) sorgo 


quest] 3 . 3:004800 


Contadoria da Estrada de Forro Rio do Ouro, 25 de Fovereiro de 4 
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OBSERVAÇÕES 


Producto 


10899] 41:621$700] Incluem-se nes- 
te quadro 32 vo- 
Toss| 8:3875600/lumes de merca- 
dorias, pesando 
9860) 411:3448300/1.848 Kilos, na im- 
portancia de 298, - 
8bs7) 8: 9558500|provenientes de 
al |despachos e ff e- 
Shas|- g:2378400/ctuados de ac- 
côrdo com o con- 
934] . 9:5Mg800|tracto firma do 
entre a Repar- . 
917] -40:183g600|tição e a Agencia 


8bas 
9992] 40:7438200 
Aya! 42:0898200 


DEM 


Tygk| 
6:29 


| 34.801.037] 


40.723,33 
8] 85.718.616 
9] 418.730.346 

427.370.672 


3º Divisão — Estrada de Forro Rio do Ouro 


PAGANDO O RESPECTIVO YRETE 


Volumes 


Janeiro... ..... 


Fevoreiro...... 


Jolho..... 
AROSO.. 00.» 
Setombro...... 
Oatabro... 
Novembro..... 
Dezembro... . 


Somma 


Em 1943..... 
Em 1913.,..., 
Em 4944...... 
Em 190...... 
Em 1909...... 


72.81 
63.616] 
92.153 
98,567 
113.274 
107.736 
1.530] 
05.01 
101.777 


80.352 


1.103.461 


958.730) 
064.324) 
n20.7 
057.269) 
1.038.397 


Producto 


1025300 
068$700 
: 4098500 
33083 0] 
Mo 
18300 
: 0998600 
s748100 
: 1958800) 
: 2498100 
0398500) 


70108000) 


44: 3808200 


14:3548600 
14:7168600] 
12:0478100 
12:298$900 
14:34 98200 


POR CONTA DAS REPARTIÇÕES POBLICAS 


Voltamos 


DA uma 


Paso 


2.00% 
4.384 


10.970 


8.040 
6.877 
8.030) 
7.489) 


5.605 


TI. 
06.305 
37.70 


95.534 


3378200 


1508700) 


34.852 
35.901 
30.50 
33,5% 


39.475 


TOTAL GunaL 


T+. 
08.000) 
102.523) 
108.512 
118.789 
145.581 
105.623 
[ER 
103.94 
109, 260 
86.017 


71.909 


1,042,408] 
887.102 
995.009 


1.133.571 


Contaduria da Estrada de Ferro Rio do Ouro, 23 de Fevereiro de 4915, — Luis Vianna de Oliveira, contador. 
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Repartição de Aguas o Obras Publicas 


Bagagens e 


OBSERVAÇÕES 


Producto 


MEZES 


Encommendas — 


1:4718300) Incloerm-so nos 
te quadro dous vo- 
lumes de baga 
gem, pesando 88 
kilos, na impor 
tancia do 38700, 
provenientes de 
despachos eo 
ctuados ac 
[córdo com o con 
tracto firmado 
sntroa Repartição 
+ Agencia Pos-! 


Janeiro... ... 


Fevoroiro, 


Marçõe. ce. 


Abril... 


Maio, 


Junho. ... 


Julho. ... 


Agosto 


4288400 
5148300 
2218300) 
1078600 
0208800 
| 
25900 
7:6568300 

t7ogs00 
:atosova| 


4338500, 


Sotombro: 
Outubro 
Novembro 


Dozaombro 


Renda arrecadada 


PAGANDO O RESPECTIY 


oa arreo 


adar em 46 


4 — 


Mercadorias 


PRETE 


POR CONTA DA: 


REPARTI 
DA UNIÃO 


* PUBLICAS 


Volumes 


0698000! 
Mas600 


s458s00 


TO5$209 


2008300 


7:6998500 


0678500 


Volom: 


5528700 


0458000 


28700 
ErastOr 
GL6s800 


| 
5638300. 
| 


Es8$900 


9108400] 


1: 6245700 


878600 lames d 
lo 
Wlt.8 


Iportancia de 


s400/cta 


Somma , .« 


128.14 


120:9538300] 


| 
ozo8s00) 
| 
| 


0895900 

| 

5: 7825000 
8008000. 
| 

;SGa$05O 


| 
258350 


Tess] 
9125900] 
| 
6868500! 
] 


8138300 


5. 134,823 


499, 042] 
5.28 


404.069 


no Renda arrecadada e a arrecadar em 4914 


R CONTA a Ba 
PAGANDO O RESPECTIVO a REPARTIÇÕES RR 
- FRETE UMA DA FORA GRRAS 
A k UNIÃO k 
e [o] o 
E = Ra e ê 
Es q PR 
E =, o 5 o 
A a A z A 
97 778400] 44] 338900] 408 1118300 041 | 
430, 4458400] 45] 578500] 445 doegego 7; LUA 
133, 908600) — Ed 133 908600 e 
444 948400 2] 6300) 446 07800 - 
AM) 4098000) — | — 4] 4098000 | 
249, 1408500 2) 58000, 22 1458500 , 
- 470! 1128700 2] 478800) 472] - 4308500 
e A — 132 1078100 
166] 4465000) — Ee 166 1168000 | »* da 
444 AA7$400] 2] 78700) 146 1248800 Ro 
93 728600) — so 93) 728600 
mM 478600 4) 48000] * 52 488600 
ti Vs Ed [RSS RR a [ q 
- 4:2278400] 35] 4298200] 1.655] . 1:3568300 g j 
1:1098800] 298700] 1.651]  1:1398500 
“4:0738800| 448400] 4.502 1478000 &, 
1:1598500 808500] 1.621] 4:2408000 
1:1098400| 18700) 4.581| - “1:1414$100 
8008900 158600] 4.476 8168500 
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3” Divisão — Estrada de Ferro do Rio ão Ouro 


Vehiculos — Renda arrecadada e a arrecadar em 1914 


POR CONTA 
PAGANDO O RESPECTIVO) DAS REPARTIÇÕES 


FRETE TOTAL GERAL 


Numero 
Producto 
Producto 


4978500 =. 
9148100 1238300 
3038600 TES 
1:3148100 3 
1:2628$8100 ; 818300 
9218100 e 
1748300 2108900 
2418400 1868600 
78600 — 
7568200 p 3758900 
Novembro ....... : 4618300 + 
Dezembro 168100 1568300 


6:8338400 1:1348300] 457 : 9678700 - 


7:1148700 6458100) 44h! 7:7598800 
5:9208400 e 307. 5:920$100 
2:3058000 <a 127, 2:3058000 
4:6033000 108300) 229 4:6138300 
1:8498800 = 97) 1:8498800 
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Repartição de Aguas e Obras Publicas 


3º Divisão — Estrada de Ferro Rio do Ouro — Quadro aemonstrativo da ronda geral arrecadada por contribuição particular o da renda levada a debito das 


repartições publicas em 1914 
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di 4º Divisão 


“Dos quadros : annexos consta a receita e tambem a despesa da Re- 
“partição de Aguas e Obras Publicas “durante o exercicio de 194, a 
que se refere. o pr esente relatorio. 


Comparação entre o custeio propriamente dito do «ser- 
viço de aguas » com a respectiva receita 


DETERMINAÇÃO DA DESPESA DO custeio 


| A dotação orçamentaria de 1914, affecta à Repartição de Aguas 
e Obras Publicas, foi de 3.931:2938, sendo porém que as des- 
pesas autorizadas, por conta dessa dotação, se elevaram apenas a 
3 Ma: 9638600, verificando-se um saldo que ficou de 19:3298400, 
espondente á encommenda de materiaes que não tiveram entrada 
1 de Dezembro de 1914 e obras que não ficaram concluidas. Essa 
Rê importancia, de 3.911:9638600 não representa 0 custeio propriamente 

do serviço de aguas, pois nella estão incluidas diversas despesas que 
“precisam ser deduzidas, por constituirem, ou conta de capital, ou 
A serem. alheias ao mesmo ; importancias essas a deduzir, que são as 
E seguintes : i ; 
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- DA CONSIGNAÇÃO « PROSEGUIMENTO DA RÉDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PENNAS 
D'AGUA E REGISTROS DE INCENDIO » 


. a o! 
“Toda a dotação. Rs cintos nro adote RD o gn e RD 1 simçuio du aa arara 60:00080 
DA CONSIGNAÇÃO « REVISÃO DA RÉDE » . 

E “Foram empregados em obras NOVAS. . ereneecenererreaneas 310:9408000 


DA CONSIGNAÇÃO « EMPREGADOS ADDIDOS » 


ted q ( Eos ceesio o -40:0008000 
f Toda a dotação. .,..iseceselisnnssicnosecnhontanenatos 4 $ 


Si RE 
“ dE, É 


“nsTRADA DE Pe do Do ouro 


As “Da consignação «Via paimaento, e a a t 
É, — phicase Degree ra cep oRCa = AR E 


a 


E Da consigaação « Locomoção ». ie SE nie; o FER 


o “gs Diversos.......... aeresssnerananacas RD E A 

Ee. A Total a pr E ANDA o RAR ee O, 
E Ta Feita a deducção, RA que o custeio do eia de à 
“Am . propriamente dito foi de : dear 

) 3.9: 9638600 — 666: OLh$925 

“ou de: 

a — 3.245:9188675 (a) 

b. 

;. 2. | DETERMINAÇÃO DA RECEITA 1, 
Ro * A receita da Repartição de Aguas e Obras Publicas foi, em 19, 
4 e constituida pelas seguintes parcellas : Ro 


ESTRADA DE FERRO RIO DO OURO 


Receita arrecadada : 
“Ordinaria, rendas diversas, descontos em 
férias de pagamento, extraordinarios, 
indemnizações, impostos, renda com 


1 R applicação especial, trafego mutuo te- 
Ecs legraphico...... EI > eb EAR ni 188:2328210 
“SA AM Receita a arrecadar : E7o 
+ o ” Ordinaria, de diversos ministerios e repar- Ay 
» as; EINS E Ra Sa caio pa enrerea 400:9148370 289:1408580 
Es 
BD, - REPARTIÇÃO DE AGUAS E OBRAS PUBLICAS 
- Receita arrecadada : 24 
q Ordinaria, eventual, aferição de hydrome- ; 
g tros, descontos em férias de pagamento, 
E, ERRIDRS nt o qeu DES 4 o (IT o a 44:0818044. 
' Receita a arrecadar : á 
E Eventual, de diversos ministerios..........  7:7398330 
' Serviços executados pela Repartição por 
a conta da Prefeitura do Districto Fede- 
, ral, incluido o consumo de agua por |. E é 
: pennas e por hydrometros............ 231:9648608 283:7848982 


572:9318562 


io 2 607:2865000 
194 pennas, cia tiveram baixa ús, 
provenientes de córtes e substituições 
“por ndromeos, ficando aquelle nu- 
ladas à E “os, visto não se conhecer 
erdadeira taxa, dão um augmento 
: 3 rã para o computo. da receita de......... “124:8408000 - 2.729:1268000 


frisa E 
* Consumo de agua por hydrometros : 
o 4º e 2º semestre. ....... iuris. 1.346:6148924 


“Consumo de agua pela lettra «Go»: 
a Tea: 
E ortancia arrecadada pela Recebedoria, 
conforme guias expedidas Ee agua 


— tição.. ERR ss vit, E 7:9648300 1.322:5765224 


e io de agua mas repartições publicas. 838:7928811 
“Consumo de agua da Rio do Janeiro City 

Improvements, Asylos de Santa Maria 

ta “e Santa Thereza, Santa Casa da Miseri- . 


Comparado este total com a despesa do custeio (a), ter-se-á para 
saldo, a favor da receita : 


DO B.574:85039T— 3.248: MSE6TS 


9. 3259918729 


: Es . 
o que demonstra que a renda do serviço de agua ájriva cobre a des- 
to de custeio e deixa consideravel lucro liquido. 


A é : Mem” 
E 


“cordia e Casa dos Expostos............ 1408:4328800 . d47:2 SOL 
Total da receita.......... dera ind 5.571:8508397 


k o 
mtas 
à 1) 


“da Repartição e. 325: Ng 


“Consumo de agua, nas repartições publicas... Rr “ 88 
Consumo de agua da City Improvements, Asylos. ar Dani Ene 


A 
RR a a Maria de Santa Thereza, Santa Casa de Misericordia e. AE a “94 
não, á * Casa dos Expostos.... E bia o ls 250 jd Rio Ss RR 108:423 00 
] ue Consumo de agua da BRA. cry ia ds cede cê 234 : 
do Ra Co 
; Do E oe RD de a | CAATO:ABIgRIO 
E a, restam de renda liquida : v. Wi DRe td 
— Ay | Ê Sa a. : boa Pe 
o — 4.446:7508803 “ea bd x 5 
Ar Deduzindo-se ainda deste ultimo algarismo o despendido « com. aa, “4 
1 conservação das galerias de aguas pluviaes 
a EM 2” 
A: 150:0008000 . 


teremos, para receita liquida : 


nl | 996: 7808503 


o 


ad ' 
' ) o sa a BA É 
t sit Vim j i fo f ) Egé re 
consignações da verba 8º da. 
ç E 
OBSERVAÇÕES + 
. - a ú 
E 
Distribuido ao Thesouro Nacional. 
À + 
cada 
E 


Repartição de Aguas e Obras Publicas 


Ealanceto das despesas autorizadas durante o axercicio do 1914, demonstrando o. taldo das consignações da vorba 8º da 
lei n. 2.842, de 3 de Janeiro de 1914 


comsanação OnsERvAÇÕES 


Material 


Administração Central, ..ccseseneresenses 661:2008000] — 604: 2008000] - Distribuído ao Thesouro Nacional. 
Expedionto, publicações, elo. ..semescenses 30:0008000] — 20: 4508096] 29 4505006] Bwasoos 
Serviços diversos. ....scessesro avnva 150:0008000] 56:0838630] SO:048$IM Moog 9688029 


Almoxarifado geral e oficinas,..........= 80: 0008000) 48:9638900] 0638972 «627887 Y728128 


Vigilancia de mananciaes.....ceeeeseseses 80:0708000 80: 0568997 — 18003, 


Vigilancia do mananciaes. ....cesssceseroo 10:0008000] — 10648424 358570 
Conservação dos encanamentos....seseso. 450:0008000 190:2638529) 20:5208204 3582 2168177 
Conservação das represas ...ceceseesseros 70:008000] 88: 4738905 ERTERTE! 1 2048782 
Conservação das florestas. ... - DO: 0008000) 43:0148152] 27008615, 7 2868233 
Conservação e custeio da rêdo,. .sssesesos 800:0008000) TOR: TSSSMO] ROSs92 790:648 1518239 
Serviço de hydromotros. ..,.esceseeseoos S 400:0008000 890948500) :Bsag2ss, :3 0475249 
Inspecção de canalizações. ....csereseesos 5: 0008000] 23:6278500] 13728470 2h: 0948970) 8030 
Proseguimento da rOdo. ,..eceesensensesos 60:0008000] E TRES sTOISNTA 59: 1228398] 6798602 


Revisão da rêdo.......... ... 4.000 :C005000) 272:7068770] 4778677 20748456] 0258544 
Serviço do aguas pluviaos ,...cesceseresos 150: 0008000) 120:3258000] 0748622 0905629) sus 


Estrada de Ferro Rio do Ouro 
. 


Escriptorio Central... 60008000] — 9HSIHO SASEZO 
Trafego. ..ecenererereeross nb 82:0308000] B2:6255064) 82:61 48936 
MONIIDADÃO, asnuscccenscasessesvovtsádos 37:9208000] 9108720 37:9108720) $280) 
Trafego — material, ....secusessensesesss 16:0008000] — 15:9704330] 0768330] 238670] 
RRGCRE e; <>» = Eaoratom eres cs uiservos 142:3788$000] 412:2408300 


3468500) 318500] 
. aa 100: 0008000] — O: ATISHO] s7as4do 526$560 

sea . 100:000$000) 99: 9598369] — 9:080$369] 108634 

Limbas telographicas,....secesesesseneess 19:295$000] 40: 2048250] : 2048250) 8750) 
Via permanento — matarial...ccesessesos 600005000 — 5): 75486106 50:7548617] Mssasa 


Empreguios adidos ..e.cesesenerseenesss 10:8008000] — — 10:8008000] — Distribuído ao Thes-aro Nacional. 


+ — — — - - na 


3.9M: 2535000) 2.003: S92$160) 1.26 07180 3.9H mas 19:3208400 
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[ la Repartição, demonstra as renas 
á “rd do Tesouro Nacional durante 
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Estrada de Ferro Rio do Ouro | 


RECEITA ARRECGCADADA 


Ordinaria 
Passagens : 


De 4º classe...  10:0438011 
De 2º glasse. e 40:0818200] 50:124$211 


Bagagens 14:380$200 
Mercadorias My Gra E e pb sai 

:2278100 
Vehiculos SEE + o : E SB SSAOO 
Telegrammas... 1398750 


Rendas diversas 


Carga e des- : 
5:9398600 
Armazenagem. 2568650 
Certificados, ,.. 199$000 

1538000 

1518000 
Volumes...,.. 18500 : 7008750 


Diversas :3028700| 186:7878611 


DESCONTOS EM FÉRIAS DE PAGA- 
MENTO 
Extraordinaria 
Montepio : 
Mensalidade 798992 
Sellos de nomeação 4448600 
Indemnizações 


A” despesa “4005000 
MIMAS SELO = o elo msm oi 3768397 


Imposto sobre -a renda 
2 º/, sobre vencimentos...... 648500 
Renla com applicação es- 
pecial 


Montepio civil : 
Novos contribuintes : 


Mensalidade 2138324 
10 “/, para amortização 558124 

2 º/ sobre vencimentos 408457 
Maltas: achas EE ao 268130 


) sã sa re uai ipa e 1, : — ai hs EE saia sd tra 
e j 4 r k 


Oo à LAR 
s à Thesouraria Geral do Thesouro Nacional = 


a ao 
3 à Thesou- 
| Thesouro 
186:71089M41 
É” 
secerees) 768700 186:787$644| 


| —meeeeeeeeemee 


1:3408524 
| s 
Ea 2295800 
mm e Ê 
Geral d HT 
de c/ da eia SPA Dao Es 
nte do excesso del É] É 
a 
de 99897] 188:367883: 2] 
conogididôs pela Es- 
s diversos depar-| 
da Enio | 97:4258450 | 
| | 
Sm m, idem, bio: por, 
“conta o “outras repar- | 
RENO iam st, rio] 7 9:0148500 
2448620 —. E 


Trafego mutuo telegraz pe 
entre a Repartição | 
dos Telegraphos e a toada! 
de Ferro do Rio do Ouro. 


Im dera arrecadada pela 
strada de c/ da Hepar- 
tição Geral dos Telegraphos. 
RECEITA A ARRECADAR 
Ordinaria 
“Transportes concedidos aos 
diversos departamentos da 
Repartição 
Idem, idem, idem, idem, de 
outras repartições, a 
saber : 
Ministerio da Viação 
Repartição Ge- 
ral dos Tele- 
2448620 
Baixada Fiu- 
minense.. 1:2148000 
Conta propria 


(E. F. Oesto 
de Minas)... 1:249$300 


Ministerio da Guerra 
Direcção de Contabilidade... 
Miristerio da Justiça 


Poticia do Dis- 
tricto Fedo- 


ral 
cota Pol - 
technica . 1908800 


Ministerio da Agricultura 
Defesa Agricola 
Prefeitura do Districto Fe- 
Estado do Rio de Janeiro 


na de Ren- 


398000 


For Militar .. 88400 
Rep. Central 


de Polícia... 4078900 


Instrucção Pu- 
i 18700 


2:7078920 


100:9148370] 289:1468580 


ação seen ca ec in 


“| 3,9308000 


'08.| 27:0538568 


=| 2:2008000 


3:6568810 


idem, idem, à 
Repartição.| 2: 6008935 


DE 


22:5858997 


agua d da Pretei- 
tricto Nega o) 209: 3788611 


1::818585] | 


Rae 
| 
| 


| 
| 
33: a 
| 


SU e 30, 


33:2098698 
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— Repartição de Agmas e Obras, 


Publicas 
RECEITA ARRECADADA 
Ordinaria 
Aferição de hydrometros.. 
“Eventual 


Multas por infracções .... 
Diversos serviços executa- 
dos p/c de terceiros.... 


DESCONTOS EM FÉRIAS DE PA- 
GAMENTO 


Miltass. ese cons es anta 
RECEITA A ARRECADAR 
Eventual 


Importancia das contas 
desta receita, cuja arre- 
cadação não pôde ser 
effectuada pela Repar- 
RUCRO co mir pia afecta E 


Importancia das contas de 
serviços executados pela 
Repartição p/c de 
outras, a saber : 


Ministerio da Viação 


I. F. de Por- 
tos, Rios e 
Canaes..... 

E. F. Central 
do Brasil... 


1:2018525 
1578960 


Ministerio da Justiça 
Hospital Na- 
cional de 
Alienados... 
Brigada Poli- 
TU$840 


518260 


Importancia “de contas 
desta receita a arreca- 
dar na Repartição...... 


Serviços executados pela 
Repartição por conta da 
Prefeitura do Districto 
Federal. 


Diversos serviços.,....» s.. 


3:9308000 


2:2008000 


37:9248014 


3:6568810 


1:3598485 


1225100 1:4518585 


2:6008935 


22:0898997 


4 
D 
44: 0818044] 


As 
7:7398330 


* Consumo de agua 


Por penna. ME A 
Por hydrometro..... ns 


Receita do consumo de aguu 
Por peana : 

O numero de pennas 
de agua até o anno de 
4913 era de 65.575, que 


produziram a receita 
de Es o 0.00... |2.607:286$000 


orata estabelecidas, no 
anno de 4914, 3.794 pen- 
nas, porém” tiveram 
baixa 748, provenientes 
de córtes e substituições 
por hydrometros, fi-. 
cando aquelle numero 
reduzido a 3.046, qu 
calculadas a 408000, 
visto não se conhecer 
a verdadeira taxa, dão 
um augmento para O 
computo da receita de..| 12 : 8408000/2.729:126$8000 


Consumo de agua por hy- 
drometro 


Rendas dos 4º e 2º semes-| 
Cy Pg pa DS 


“Consumo de agua pela let- 
tra G 


Importancia arrecadada 


7:9618300/4.051:7028224 


“Consumo de agua nas Re- 
partições Publicas 


Ministerio da Viação... 


» 


133:8358181 
21:8928500 
1:2458000 


Sbnta Uasa de Miseri- 
cordia e Casa dos Ex- 


108:4238500] 947:2108611/5.282:7038817 
— 5.571:8508397. 


——— 
| ad M 
e E 


Na 


— 99 — 


Ro SR — 


5.571 :8508397 


efi) E: a À , e X o Mt d á v 
1 pa 000: pa € K 7 çã : 2 > ey jornadas o na trava dão rara 
[00080 oe DULT-6O osegoewico | Ro a | dee o. ana dp eiinod a 
op sexey “oryIpo Op 02 
|'oxjuondajoy ostados 'oquourtsed 
onlwoad op o sepniu sesodsap 
*sogssanduut “sogóvonqud “oquarpedxg 


Ns 


4 


no 


puajow 
Ri .y PA A CaMer a, 4 | ves. | 
mortes 6 O: : ] k º : ) À - ' OA CIISIUHUPE O 0DIUNWDOI [rOsso] 


pPaquag opiDagsunupy 


[euojeW trossog - 


SAQ)VIADAASA 


TYLOL 


SOLNTWNDOA SOq 


SVaIaNadSIa SYIDNVIMOdHI ONARON 


o 

E 5 
a 

É , 
E [72] 
E 2) 
al a 
4 > 
ES aa 
a o 


 Sopeoytoadsa 


sopres So Ou0o UIQ | “Temeyem e Irossod o tIOd seprpuedsep serourjuodmt se opuepusmyssduroo 
“PI6T ep olteuer ep e ep 'ergE 'u eiIRjUomvÔIO TOT ep “LO “JUR 48 PQIOA PR ÚIOOd opeprmaosy 
— -U0o OP “FI6T OP Olorodexo O equrunp sepessoood sesedsep sep OjusmTAoUI OP OATICIIsSUOM ep cJpenty 


semana seigo o sendy op oxôrredeg 


TOSS6FE 
CESTOS 
LEOBES 


OLG8G8 
coosE 


8TIBCLE 


0008000: 0L 


0008000 +04 


000$000: 057 


000$000:0F 
00080L0-08 


0008000: 04 


867$089:69 


L9F$8EL:6% 


ELGR9F6:6%F > 


Fes8716:6 
L668990:08 


TLSBLT9: 0% 


ETOSOET:97F 


cOr$OFT: 
GVS$ecs: E 
YTY$ES9:0G 


VenB7T6:6 


CLOBE99 


|srogros: 16 


GOF$0LG:99 


GesBegT:0cF 


L668990:08 


0068696 :8% 


[soggsg6:ns 


74 


96 


68 


8% 


cr 


RPE EEE RES EEEEES [TE 
-eW “O [BSS] — SOLIOJVAJIOSAL O 
soyonponte “sesoadol sep ORITAJOSUOL 


sena carr. ed AS E] 
[possa — 290LIED BP 0jonponbe op 
soquinTo O SEJSd1O SEP OÍEAIosUOD 


[enoNvuL O [BOSSA — SORJUQMISOL 
SPIOI OP RJQJ SOUfEQRAI) O sOJojonp 
-UOD SOJUDWPUTIUO SOPp ORÍBAIOSUOD 


conegro center anda cer meroo TRIdT ORE 
q * CDS VBOSSD == e 


soquoorfpr 9 OlIatumOn Op stdios 
seu ovdeydeod Op SeJqo sep ovõea 


-JOSUOD O SOPIDURURUL OP VIDURIHA | 


Ceres renasce ce ce fprTog Ria O 
jeossag — SOSI9AP O sousa sop 
ORÍRAJOSN10D 'SO[NILTDA Ap OTojsno O 


opirsiubor'soguvoytaqui 9 SIDANSDQUIOD 


snuzoyjo a qntab opopivrouyy 


....... ** ""TRLIOJEUL O [ROSSO| — 
seystAdadiy sesodsop o segoroygn 
|-va “ooauoly oejed op oxnaed 
| -0H. ; op: pÔTAdOS 

ezo Ol. 


44 


ui 

: | | | + RAN 
joossLzo:ez O id anna sa 2 VA 
Tao , “jo qrossog — seiirijpIwop ro », 
dp SEXITO O sogdeziPuvo op ogioodsa 
RE A, À : | i o . tar 
[0008000:00F — |8SL$L 10048%760:68 tree r ee "ee PERIGIRUL O [POSSO] — 

À vs ) À á SOSI9Mp O somsou sop ogóisinbar 
“sojnotqoa op oS141os “soApIsaquIOS 
'sojuojesoagos op 'sugioIedde op 
OBIISINLIy — SO IUIOIPÁT OP SOdIAJIOS 


NS 7. 1) 


“ es “ 


— Veesgos 0FSÉSGES:ZOL ESA |" JerIOjeuL O [ROSSI] — SOSIOAIP 
paes ro O SOjoINSIp SO vard oreINgow 
'ojuarpodxo op sojefgo “sorpord 
ep sonínçe “ojuomvôjro op ogia 
-NI)8UODOI “stI9]ejso O soros -sep 
-IRnZ sop ajuodsura! 'sedonIvo O 
SORWINY Op VJUQUIDA *SOjNOIYDA OP 
olojsno o ovdisinbor *seguvoyriqui 
“sIDANISOQUIO? SUOZeAJO “sOr|IStojn 
'sejuomease) “Sonjudundor sedoq 
SEP TJQJ SOQIQRA, — OvÍtTOQuITstp 
Pp Ppql PP olojsno à oróradasuos 


f 


. 


[eN9eN [eossog 


SHQ)VILHDAdSA 


SOLNINNDOA SO 


SVOIANTASÃA SVIONVIHONHI OHIHAN 


SHQÓVNSISNOD sv 
OVÍVYN9ISNOD HO - 
TYIOL 


” = 


ns di O MM DO aii aiii d 


6E9BELL:6 


000$000:9T 


0008076: LE 


0008$0€9:T8 


0008000: 9 


0008000: 0ST 


0008000:000" 


e. Simm emp io 


0ELS6F6:LE = 


0£EBTHO:GT OEEBT6O:GT — 


OCLS6F6:LE 


%90BGC9: ES =— 4908GC9: ES 
OSF$LLG:S OSTBLLO:G == 

4 
cc98666:67%F CTIS7L9:0G DOOBGCE: OCT 
T9EBLEE: 066 94989%0: CH G0L$00%:87G 


as 


08€ 


c 


menrecas rosca ce eee ce OA OUITAQUI 
ov O oBojt) OL OLIVSS0OU |BHOYEW 
co |rereneo remo ennerceto severa e IDOSO] 


ojuadnaoIy 


eres r era e ore TROSSOA 
obajvAl 


ue noscas sa tros “sepnmm sesodsop 
9 Ssagivoi|qud “oquotpedxmg — [Jeiloyew 


[Raquor) OTIONdTADsH 


OUN() OP OM] OP Od4oy] 0P DPVAT 


seres ses 


*****"TRIJOJRUI O JROSSAJ 
— SOJSIADJÁINI SODIAJOS O SOLISDUL 
sop owaisinhor “serIojes sep sonpis 
“91 Op ovÍomel vu sopeõoldwo 
sojnorpa: op otoysno “soJojoaT|oo 
O SELJOJLS OP OBÍONAJSUOD 9 ORÓPA 
-Josuo?) — sorian|d sente op OdIAdoS 


cemrrvece soco "PRIORI O TROS 
9d — fOSIAp O “NO “ojuomrd 
-[R2 op ogdonajsuocaa “sor sou sop É 
ogdistobor O sojnonjos op-o5raJos o a 
'sotJoyrAdoso1 souonhad 9 seseadoa à dai ta 
op ogdonaigsuoooi o ovdonagsuso 
“ojuomjoojseqe or tuossoJoju( onb 
sopepotadoid op sogóisimboer “soo5 
-BZIJRURO SEAON — 06F OP OAQUIVA 
-0N OP E OP “6L0'6 "U 099J09p ojod | 
PA: opravidde oqjuomejnSas op Gy 'jde 
MU SEPpRulmIogop stiIvIp O do] 


E 


= b ! a na 
a A ) , : a “. x l 
RLA “OR SPO") "VW —"SI6F 9P OW Op gF Wo 'sedngag seia 9 sendy op orôniedoy ep enopejnos 

E, *, 9 *sagdvonqnd “equarpedxg — [taquay ordeastarapy » 
DRSRUZISUOS vp vjuoo q epraop eiomejsoduy rargoodsos e opuss “sogóvonqud od jeyidery risap SOBILIOL» SOSIBMP E ONLBEFG:F Op Orugua 
FERRO O prezo 10J “epuozey Ep OE ORÍEIA PP OLI9JSIMIN Op “YF6F OP CIQUIGAON OP EF Op “HOE:E “nO qos Osfar O “ORDRIA VP Opepiiqeinos 
OP [UOL VLIOjIOJI Ep Ordo0S +F LP “FFGF OP ouquiaJoS Op 67 O Ojs0SY Op 9z “OUJDE 9P 8F PP “T 6S8 “FLL 'G99 “su SOmjO JO “O0FELTH:EE op 
OPJES O OpudA vi *009$498:L68"E GP [0709 etouejuodar vu “egeordy wo 6€%'g O VIA ewn mo 4z opuos “sesodsop op sojuamndop €9gy'g Teuorippe 

D OZRId Op opiosouoor 'F16F Op vuldloJoxo o ajuvunp sopessooord trio; enb 9s-voylida “Oupenhb ajuasod on sejToy segieajsuomop seja 


Re tm 


OOFBLEY: EF 0008$£67: 6" E |0098498:LO8"E [8968 165:046 CEVSELT:LTO' E |LYL'E |769 


DONEOOS: 4 000$008:07 0008000:9 000$000:9 RE e Vr6F op 
OJQUIDAON PP £ 9P *6L0'6 “U ojoJo 


-9p ojod opravadde ojuouie|ndor 

op opnjuta mo sopipçe soprãodmg 
9698008 0008000:09 TOE$66 1:65 Y0ES06F-0G = STR cai e QE iodo ie SR] 
808 0008S0Z:0TF | |z6G8E8T:6)] e TOGSEST: OF fa à "" "(POSSO 


sDojuowdaço) o sonomjdoslaças 
sDyuI “sorhpo o aquaunwlad DIA 
ELEBTVV:T [0008000:00F | |LEL$ESB:86 ELSNSE: E, [RINOVEW 
0088 1€ 00088LE:ZIT  [|00SS9%E: "6 


sDuroujio a ovôovt) *opdomogsoT 


o 
- 
E 
- 
l 
fes 
E 
s 
e 
o 
a 
a 
e 
n 
a 
o 
. 
E 
E 
ma 
I 
£ 
o 
=) 
s 
e. 
o 
nc] 
a 
[=] 
ua 
- 
a 
| 
o 
E 
- 


[ELI97EW [vossad 


SHQ)VOLIOAdSA 
Da a, 


SaÇÍVILOA 


SOLNINNIOA SOq 


VIONV 
SYOIINTASIA SVIONVIHOJNI OuaWaN 


OVÍVN9ISNOD HOd 


SAQÍVNDISNOO SVa 


